प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 2099-92 व सन 
२०१३-१४ ते सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात प्रशासकीय 
मंजुरी दिलेल्या जिल्हास्तरावरील कामांना स्पिलओव्हरची 
(Spillover) रक्‍कम २०१९-२० मध्ये वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक बैठक २०१९/०७/प्र.क्र.४८५/जिल्हा स्पिलओव्हर/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


संदर्भ : 


शासन निर्णय : 


दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१९. 


दि.१/४/२०१९. 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 


२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 


दिनांक ८/७/२०१९. 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत 
सन २०११-१२ व सन २०१३-१४ ते सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मंजूरी दिलेल्या जिल्हास्तरावरील 
खालील कामांना २०१९-२० या वर्षासाठी स्तंभ क्र-१ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्हयातील जिल्हाधिकारी यांना 
स्तंभ क्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये ६८३६.०२ लक्ष (रुपये अडुसष्ट कोटी छत्तीस लक्ष दोन हजार 


फक्‍त) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


(रु लक्षात) 
सन २०१९-२० 
अ.क्र./ प्रशासकिय 
कामे पुर्वी वितरीत निधी | मध्ये वितरीत 
जिल्हा मान्यता का 
रक्‍कम 
a 2 3 Dae | षु 
सन २०११-१२ 
१) पुणे ।श्री  भक्तीलिंग मल्लिनाथ 
200,00 990,00 ५०.०० 
देवस्थान परिसर विकास पुणे 
एकूण २००.०० ११०.०० ५०.०० 
२) कोल्हापूर | उदगिरी, ता. शाहुवाडी येथील 
निनाईदेवी परिसरातील 
पर्यटनस्थळ 
गी निनाई देवस्थान परिसरात का 
सांस्कृतिक केंद्र बांधणे. त 
२ निनाई देवस्थान परिसरात 
sree aie 932.29 
वि र 
3 निनाई देवस्थान परिसरात 
वाहनतळ बांधणे २२.०५ २०३.०० ५०.०० 
वाहनतळ | 
8 निनाई देवस्थान परिसरात 
स्वच्छतागृह बांधणे १७.७२ 
स्वच्छतागृह ग 
पु निनाई देवस्थान परिसरात कतल 
कंम्पाऊंड भिंत बांधणे. न 
एकूण 228.83 203,00 ५०.०० 
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३) पूर | पन्हाळा, जि. पूर येथी 
२ शिवतीर्थ तलावाचे सुशोभिकरण 
( शासन निर्णय, क्रमांक 
टीडीएस २०११/३/प्र.क्र.१८९/ 
पर्यटन, ४ ऑक्टोबर, २०११) 
शिंक मध्यवर्ती तलाव सुशोभिकरण 
वक्सी १३८.१३ 
(सिव्हिल वर्क्स) 
२ कोरीव कामामधील दगडी 
कठडे बांधणे 922.49 
कठडे बांधणे 
३ कोरीव कामामधील दगडी 
बांधणे ७५.८९ 
मनोरे बांधणे 
४ पश्चिम बाजूस बागबगीचा 
सुशोभिकरण ३१.५२ 
सुशोभिकरण ae 6 
0,00 0,00 
५ स्वच्छतागृह, चौकीदार खोली व | र 
इतर कागे ३८.५६ 
इतर कामे 
& ४ टक्के आकस्मित खर्च १६.२६ 
७ अंतर्गत विद्यीतीकरण ३६.६० 
८ बाह्यपाणीपुरवठा व जलनिसरण २५.०० 
९ एम.एस.ई.बी. HARM A १०.०० 
| 9 बोअर पंप सेट ०.५० 
jae. | १ सोलर स्ट्रीट विद्युतीकरण ५.०० 
एकूण ४९९.९७ १४०.०० ५०.०० 
8) यवतमाळ | यवतमाळ जिल्ह्यातील दत्तापूर, 
ता. कळंब येथील पर्यटन 
स्थळाच्या विकास 
(शासन निर्णय, क्रमांक टीडीसी 
२०११/३/प्र.क्र.१९८/ पर्यटन, 
१७ फेब्रुवारी, २०१२. अन्वये 
मान्यता) 
शिक वगा संरक्षक भिंत (देवळाजवळ) ८९.७६ 
२ पर्यटन निवास ७९.४१ 
३ अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज, संरक्षण 
भिंत द९.९२ 
४ जमीन सुशोभिकरण ९०.०० ३१६.३० ४०.०० 
षु बागबगीचा सुशोभिकरण २०.०० 
प्रसाधनगृह व स्वच्छतागृह १६.८९ 
किचन व डायनिंग हॉल ३५.२० 
जुन्या पायऱ्यांचे बांधकाम ३९.६० 
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९ विश्रामगृह ४५.०५ 
ae ४ Cah आकस्मिकता १९.०३ 
P aa | q २ टक्के संगणक ९.५१ 
१२ पाणीपुरवठा २०.०० 
१३ अंतर्गत पाणीपुरवठा, पाण्याची pan 
टाकी 
१४ विद्युतीकरण २०.०० 
एकूण ५६४.३७ ३१६.३० ४०.०० 
एकूण सन २०११-१२ १५५४.२७ ७६९.३० १९०.०० 
सन २०१३-१४ 
५) नाशिक | कोटमगांव ता. येवला येथे 
पर्यटन विकास कामे. 
aa भक्‍त निवास व कुंपण भिंत 
सुशोभिकरण करणे १७१.६५ 
सुशोभिकरण करणे 
२ पर्यटन Wow मुख्य 
। १४.०० 
रस्त्यावर प्रवेशव्दार बांधणे 
३ नदी किनारी घाट बांधणे १२.९९ २०८.५४ ३०.०० 
४ मुख्य रस्त्यापासुन पर्यटन 
स्थळापर्यंत पर्यटकांना 
जाण्यासाठी पादचारी मार्ग तर 
बांधणे 
एकूण २३८.५४ २०८.५४ ३०.०० 
६) पुणे ।मौजे टाकळी हजी ता. शिरुर 
जि. पुणे येथील पर्यटन विकास 
कामे. 
| 9 | बहुउद्देशिय हॉल २९१.०० २२५.०० ६६.०० 
एकूण |  २९१.०० २२५.०० ६६.०० 
७) पर्यटन wo विकास 
अमरावती | योजनेंतर्गत सिंचन तलाव, 
शेवती ता.अमरावती येथे कुटी 
(Huts), निरीक्षण मनोरा, 
उद्यानाची सुधारणा व पोच मार्ग 
बांधणे 
> | construction of approach 
i ७७.४८ 
२ Add for Garden ४०.०० २०.०० 
Development १०.०० 
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> Add 99% for Electrification २०.०० 
Add ८% for Watersupply & 
Sanitary ua 
एकूण १०९.२० ४०.०० २०.०० 
८) यवतमाळ | यवतमाळ जिल्हयातील बेंबळा 
प्रकल्पावर पर्यटन विकास 
किक oe पर्यटक निवास ८०.६५ 
२ स्वच्छतागृह १७.१६ 
३ अंतर्गत रस्ते कॉक्रीटीकरण ९०.०० 
8 जमिनीचे सपाटीकरण २५.०० 
५ अस्तित्वातील नाल्यावर गड. के 
Are बांधकाम २.७५ 
& पाणी पुरवठा (गुरुत्वाकर्षणाद्वारे) ३०.०० 
७ परिसर सुशोभिकरण व बगीचा ११०.०० 
VET] ३५५.५६ २००.०० ५५.५६ 
एकुण सन २०१३-१४ ९९४.३० ६७३.५४ १७१.५६ 
सन २०१४-१५ 
गोंदेडा येथे राष्ट्रसंत तुकडोजी 
महाराज, गोंदेडा गुंफा येथील 
९) चंद्रपूर विकास कामे (झा. नि क्र. 
टिडीएस २०१५/८/प्र.क्र.४५३ 
(भाग-३)/पर्यटन, दि. 
२०/५/२०१६) 
Pe भक्तनिवास इमारत बांधकाम ३४८.८२ 
कुंपण भितीचे बांधकाम ३६.०३ 
अंतर्गत विद्युतीकरण ५% १७.४१ 
पाणीपुरवठयाची व्यवस्था करणे 
४ ठक १७.४१ १४०.०० १००.०० 
षु बगीचाची व्यवस्था करणे १५.०० 
नि जमीनीचे सपाटीकरण करणे ५.०० 
७ आकस्मिक खर्च ४% २.२० 
एकूण ४४१.८७ १४०.०० १००.०० 
१० लातूर । मौजे पानगांव ता.रेणापूर जि. 
लातूर येथील चैत्य परिसर 
विकास कामे 
शि Cost of Construction 
Ground Floor 382.04 २७४.४४ ७८.०० 
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२ a) Extenal (Transformer, 
MSEB Charges, D.G. Set 23.44 
etc) 
3 b) Internal (4%) १९.६२ 
tof Compound Wall and Gate 
(१०६.००५) ११.५७ 
षु Internal Roads as per Lay 
out (989.00 M) a 
& Contigency १५.७० 
एकूण ४७२.४४ २७४.४४ ७८.०० 
११) लातूर | लातूर शहरातील सिध्देश्वर व 
रत्नेश्वर देवस्थान परिसरातील 
विकास कामे 
शिळी Construction of ५३.६५ 
SabhaMandap 
2. Completing the Work of 
existing Accomodation 484.00 ४६.०० 
facility and Multi purpose 930.84 
Hall within the land of 
MTDC (४० Rooms) 
एकूण ४९१.६० १९५०० ४६.०० 
एकूण २०१४-१५ १४०५.९१ १९९१४.४४ २२४.०० 
सन २०१५-१६ 
१२) श्री कोटेश्वरी aris देवी मंदिर 
रत्नागिरी । जामगे येथील विकास कामे 
A) Repairs to well २.२५ 
a || Paver Block २५.१६ 
२ Kerbing 9.48 
3 Pathway 3.02 
3 Toilet ६.९० 
4 Bridge १५.०० 
३००.००. १४४.५९ 
& Gutter १७८.८० 
9 Stall & Shopping 90.34 
Garden 9.04 
Welcome Arches (9) १०.०० 
| er] Water Supply line १.२४ 
i गोवे, || Water storage Tank ५.०० 
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१२ Const. Pathway for Ganesh १.४९ 
Mandir 
93 Retaining wall A 903.64 
१४8 Retaining Wall 8 १२५.७८ 
१५ Railling 2.04 
१६ Gantry Board Excavation, 
bed concrete, C.C. bed १५.०० 
block 
१७ Electrification (External) ५.०२ 
१८ Contingency at 8% २०.३६ 
१९ Architectural fee 2% १०.१८ 
एकूण ५४४.५९ ३००.०० १४४.५९ 
नाशिक तालुक्‍यातील गंगावाडी 
१३) नाशिक | एकलहरे येथील प्रादेशिक 
पर्यटन विकास करणे 
ca घाटाचे नुतनीकरण व र 
कॉक्रीटीकरण करणे । 
२ रिटेनिंग वाल बांधणे २३.४७ 
मारुती मंदिर परिसराचे 
३ नुतनीकरण १८.०९ 
नुतनीकरण ५०.०० ६०.९९ 
४ पुरुष व महिला सुलभ शौचालय १२.९९ 
षु भक्‍त निवास १७.४६ 
& बोरवेल ५.०० 
४% आकरस्मितता ४.२६ 
एकूण ११०.९९ ५०.०० ६०.९९ 
व हजरत मिरावली पहाड ता. 
वहावत येथील विकास कामे मंजूर 
FS याद 
| 
शि संरक्षण भित ता. नगर 
कंब्रस्तानांतर्गता = . २८.५७ 
( 
२ मिरावली पहाड येथे २५.०० २०.०० 
परिसरामध्ये पेव्हिंग ब्लॉक २२.२२ 
बसविणे, ता. नगर 
एकूण ५०.७९ २५.०० २०.०० 
qu) थापलिंग देवस्थान ट्रस्ट, टाकळी 
आत रे wer ता. कर्जत जि. 
अहमबना | crea 
Cost of work portion ७०.०० २२.०० 


पृष्ठ ५८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र.४८५/जिल्हा स्पिलओव्हर/ पर्यटन 


| वै. | संरक्षक भिंत २२.०० 
२ प्रसाधनगृह बांधणे ३२.१० 
3 पेव्हींग ब्लॉक ९.०० 
४ वाहनतळ बांधणे ९.०० 
ष्‌ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था १०.०० 
& Electrification charges ११% २३.६३ 
Contingencies ४ % 9.29 
एकूण ११३.६० ७०.०० २२.०० 
af श्री क्षेत्र देवगड, ता. नेवासा, 
पर र जि. अहमदनगर येथील विकास 
अहमदनगर a 
कामे 
| 9 | पादचारी पुलाचे बांधकाम करणे १४९.१४ | 0.00____| ५०.०० 
एकूण १४९.१४ | 800 ५०.०० 
ग खंडोबा देवस्थान म्हाळादेवी ता. 
आता र अकोले येथील पर्यटन विकास 
अहमदनगर कागे गेजूर'करंण्याबाबत 
कामे मंजूर त 
ie ee | Ul ठोडचे बांधकाम करणे १३.७२ 
प्रवरा नदी किनारी घाटचे 
२ ean २०.५२ 
बांधकाम करणे 
3 अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे १८.७५ 
8 पेव्हिग at बसविणे ३७.५० 
ष्‌ संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे ६४.६१ 
नि सांडपाण्याची व्यवस्था करणे १०.०० 
पाणीपुरवठा करणे व पंपहाऊस 
9 , ३०.०० 
बांधणे 
पाण्याची टाकी बांधणे ७.५० 
९ झाडांना ओटे बांधणे २.५० 
उद्यान व लँड Gly करणे ७५.०० ५०.०० 
|_- ae ० उद्यान व लड स्केपिग करणे १०.०० 
जमीन सपाटीकरण व 
(णा | q १०.०० 
मुरुमीकरण करणे 
हा सौर उर्जवर चालणारे दिवे र 
ere) 
बसविणे 
१२ TIAA वॉल बांधणे १५.०० 
१४ टेहळणी मनोरा बांधणे ५.०० 
जुनी इमारत पाडणे सुलभ 
१५ 4 ५.०० 
शौचालय बांधणे 
१६ सुलभ शौचालय बांधणे १९.५० 
१७ अंतर्गत विद्युतीकरण करणे ३१.५१ 
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१८ कॉन्टजेन्सीज १२.२८ 
एकूण ३१९.३९ ७५.०० ५०.०० 
१८) श्री अगस्ति क्रषी देवस्थान 
अहमदनगर | अकोले येथिल विकास कामे 
भक्त निवास इमारत बांधकाम 
आ. | ak 922.04 
करणे 
२ पाक शेडचे बांधकाम करणे २४.५० 
नदी किनारी घाटाचे बांधकाम 
३ ६०.०० 
करणे 
री आश्रम आवारात संरक्षक भिंत re 
बांधणे न 
षु सांडपाण्याची व्यवस्था करणे १०.०० 
: पाणी पुरवठा करणे व F ढु ; 
0,00 0,00 00,00 
शुध्दीकरण करणे 
पाण्याची टाकी बांधणे १५.०० 
८ उद्यान व लॅंड स्केपिंग करणे १५.०० 
री जमीन सपाटीकरण व ; 
0,00 
मुरुमीकरण करणे 
सौर उर्जवर चालणारे दिवे 
poe १०.०० 
बसविणे 
- ace १ सुलभ शौचालय बांधणे २६.०० 
१२ कॉन्टजेन्सीस 8% १७.६३ 
एकूण ४२४.११ ५०.०० १००.०० 
द्द संत ज्ञानेश्वर माऊली देवस्थान 
या नान्नज, दुमाला ता. संगमनेर 
अहमदनगर 
Sanitroy Block for ladies & 
[=i २६.४९ 
Gents 
Palkhi Marg २८.८२ 
parking १४.४७ 
Approch Road १९.१० 
षु Add 8% contingencies ६.८६ 
५०.०० ६०.०० 
रि Add 2 % W.C. ५.०४ 
४] Add 99 % for Electrification १२.६२ 
Add 90 %_ for land 
Development and 
८ न २५.२३ 
Gardening 
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Add ६ % for External Water 
र supply and sanitary १५.१४ 


arrangements 


एकूण १७८.५० ५०.०० ६०.०० 


श्री क्षेत्र भगवानगड जि. 


२० 
या 1 _। अहमदनगर येथिल यात्री 
अहमदनगर ea म 
निवासाचे बांधकाम 
शि मुख्य इमारतीचे काम ३३५.८५ 
अंतर्गत व बाहय विद्युतिकरण 
२ ३६.९४ 
(५--६ = ११%) 
3 रेन वोटर हार्वेस्टिक (2%) ६.७२ १००.०० ३०.०० 
४ पाणी पुरवठा व मल निस्सारण १६.७९ 
ष्‌ फायर फायटिंग २.५० 
६ आकस्मिक तरतूद १३.४३ 
एकूण ४१२.२२ १००,०० 30,00 
हिवरे बाजार 


२१) ता.जि.अहमदनगर येथील 
अहमदनगर | ग्रामिण पर्यटन केंद्र विकसित 


करणे 
fa Interier with Furniture ५.५२ 
२ Soe wall | with ४८:२८ 
beautification of premises 
Electrical work for (9९.०० ०.०६ 
3 Demonstration Hall (Ampi २२.१७ 
Theatre) 
1 Add ४% Contingneices 3.08 


एकूण ७९.०६ ७९.०० ०.०६ 


चाळीसगांव येथील केको. मूस 
प्रतिष्ठान संचळीत कळादालन 
व परिसराचा पर्यटन विकास 

२२) कामे (fm. प्रस्ताव 
जळगाव | २०१५/१/प्र.क्र.४१० (भाग-२), 
दि.६/९/२०१६ अन्वये सुधारीत 
मान्यता) 


| नविन कलादालन इमारत 
बांधणे १३३.२० १००.०० ३५.०० 
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२ कलादालनाच्या पुर्ण परिसरास 
संरक्षक भिंत बांधणे, मुख्य = 
प्रवेशव्दार बांधणे 
2 Plinth Protection, Paving, 
२४.१६ 
Blocks, Compount 
° Approach Road & Internal 
(9.00 
Road 
षु Internal Gutter 3.00 
& Cycle Stand २.०० 
७ Artistic Gate & Security 
५.०० 
Cabin 
८ Furniture ६०.०० 
कलादालनाच्या परिसरात 
3.०० 
बागबगीचा करणे 
| Watersupply & Sanitary 
१०.६६ 
Arrangement ८% 
फि Internal electrification 
१४.६५ 
Charges ११% 
१२ Rain Water Harvesting 3.00 
93 Borewell & sumptank 3.00 
Ye Street Light १.५० 
१६ Fire Fighting 3.00 
१६ M.S.E.B Transformer ८.०० 
१७ Contingencies ४% ११.२५ 
एकूण २९२.४२ १००.०० ३५.०० 
२३)जळगाव | मौजे शोंदूणी ता. जामनेर, 
जिल्हा जळगाव 
१) श्री स्वामी समर्थ मंदिर येथील 
परिसर विकास (Centage 
Charges व Insurance 
वगळून) 
a || सभामंडप ५२.६५ 
२ रेस्टॉरंट, स्री, पुरुष प्रसाधानगृह ८.८८ 
३ विश्रांती गृह स्त्री, पुरुष १६.५४ 
४ कंपाऊड वॉल ८.७७ 
(90.०० ४०.०० 
4 पोहोचरस्ता १२.७३ 
६ गटर बांधकाम १७.८० 
७ पेव्हींग ब्लॉक ६.४० 
८ डिमालेडन १.५० 
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९ 


माहिती फलक 


०.७५ 


ea 


विद्युतीकरण (अंतर्गत, बाहय) 
११% 


८.५८ 


= ती | 


पाणी पुरवठा व जल नि:सारण 


३.९० 


१२ 


विज आकारणी जनरेटर सेट 
आणि रस्ता लाईट 


५.०० 


एकूण 


१४३.५० 


(90,00 


४०.०० 


२४ पुणे 


शिवनेरी किल्ला परिसर विकास 
(शा.नि. क्र.टिडीएस 
२०१५/१२/प्र.क्र.६७१ FT ६७१ 
भाग-१/दि.२२/१२/२०१५) 


प्रजिमा-५ ते शिवनेरी पायथा 
रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे 
किमी ०/०० ते १/०० ग्रामा-८५ 


२०२.६० 


निरगुडे कसूर रस्ता 
मजबुतीकरण व डांबरीकरण व 
डांबरीकरण करणे ग्रामा- २५ 
किमी ०/०० ते २/५०० 


११९.९७ 


खानापूर मार्ग खोरेवस्ती ते 
लादी कारखाना रस्ता 
मजबुतीकरण व डांबरीकरण 
करणे ग्रामा - १८३ किमी ०/०० 
ते ३/०० 


१३२.४० 


कसूर ते (प्रजिमा-| ते 
शिवनेरीवाडी रस्ता 
मजबुतीकरण व डांबरीकरण 
करणे लांबी २०० मीटर 


१३.९५ 


जुन्नर शहरातील जूने TAS 
रस्ता किमी ०/०० ते ०/२०० 
सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे 


33.94 


लादी कारखाना ते खानापुर 
(धामनखेळ ते खोरेवस्ती) 
ORT रस्ता रामा-१११ किमी 
३/५०० 


443.8% 


शिवाजी महाराज पुतळा ते 
वरसुबाई मंदिर रस्ता फुटपाथ 
तयार करणे ता. जुन्नर 


२१६.७८ 


५७५.०० 


२६.७८ 
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८ जोडरस्ता कुसूर ते प्रजिमा ५ 
(धामनखेड ) रस्ता रुंदीकरण, 
मजबुतीकरण व डांबरीकरण 
करणे किमी ०.५०० 


२९.४९ 


एकूण २९०१.७८ ५७५.०० २६.७८ 


२५) पुणे । पुणे येथील श्री पर्वती देवस्थान 
व पर्यटन स्थळाचा परिसराची 
विकास कामे 


शि Construction of Jogging 
Track in the premises of ६४.९० 
Parvati Temple 


५०.०० ३०.०० 
२ Developing the Garden in 


the premises of Parvati 30.00 
Temple 


एकूण ९४.९० ५०.०० ३०.०० 


मौजे कान्हुर मेसाई येथील 


२8 पुणे विकास कामे 


Poe | Cost of Superstructure १३.३१ 


Cost of Sump well & Septic 
2 ४९.३७ 
tank 


Cost of Quality Control 
३ ces ०.८२ २५.०० ५०.७५ 
Testing Charges 


Add ¢ % _ for External 
8 ५.१६ 
Watersupply 


षु Add49 % for Electrification (9.08 


एकूण ७५.७५ २५.०० ५०.७५ 


सन २०१५-१६ 


श्री क्षेत्र खंडोबा मंदिर, बोरी ता. 
२७ पुणे | इंदापुर जि. पुणे विकास कामे 
करण्याबाबत. 


Provinding and Fixing heavy 
duty inter looking concrete 
rubber mould glossy paving 
blocks of ८० Millimeter 
A tickness of having a strength ३६.७७ ४०.०० ४०.०० 
of 300 kilogram/sq.mt. of 
crushed sand of 24 to 30 
millimeter thick — including 
striking joints cleaning etc. 
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Provinding Landscaping 
including gardening 
platationsetc complete 


38.20 


Adds 8 % for 
Contingencies 


१७.१२ 


एकूण 


८८.०९ 


४०.०० 


४०.०० 


२८) सातारा 


ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले 
जन्मगाव नायंगाव येथील 
विकास कामे 


कमान ते शिल्पसृष्टी रस्ता, 
गटर दोन्ही बाजूस 
आ.सी.सी.आच्छादन व 
कॉन्क्रीटीकरण पेवर ब्लॉक 


१५.७५ 


पर्यटकांसाठी (महिला व 
पुरुषांसाठी शौचालय व 
स्नानगृह बांधणे) 


90,00 


ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागेत 
गार्डन (बगीचा) करणेसाठी 
कंपाऊंड बांधणे 


८.८९ 


पिण्याचे पाण्याची १,५०,००० 
लिटर क्षमतेची टाकी व ४ 
पाण्पोई बांधकाम करणे 


२९.९० 


नायगाव येथे विविध ठिकाणी ५ 
हायमास्ट पोळ बसविणे व 
ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले 
स्मारकाकडे जाणाऱ्या 
रस्त्याकरीता विद्युत रोषणाई 
करणे 


२१.०० 


फायबर कचरा कुंड्या व 
कॉन्क्रीड बाक बसविणे 


३.६३ 


५०.०० 


३०.०० 


एकूण 


८६.१७ 


५०.०० 


३०.०० 


२९) सातारा 


पांचगणी गिरीस्थान 
नगरपरिषद, सातारा 


नगरपरिषद हद्दीतील 
सार्वजनिक जोडरस्ते दुरुस्ती व 
नुतनीकरण करणे टप्पा क्र.१ 


६६.०८ 


नगरपरिषद हद्दीतील 
सार्वजनिक रस्ते दुरुस्ती व 
नूतनीकरण करणे टप्पा क्र. १ 


34.09 


७५.०० 


३०.०० 
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३ 


सिध्दार्थनगर अंतर्गत बन्सी 
चव्हाण यांचे मिळकतीळलगत 
सार्वजनिक कॉक्रीट रोड 
विकसित करणे 


EEE 


एकूण 


७५.०० 


३०.०० 


मौ. पोहळे Ah आळते येथील 
ता. पन्हाळा, येथील पर्यटन 
विकास कामे. 


मौ पोहाळे तर्फ आळते येथील 
हनुमान मंदिर परिसरात भक्‍त 
निवास बांधणे 


२४.९९ 


मौ पोहाळे तर्फ आळते येथील 
हनुमान मंदिर परिसराला 
जोडणारा जोडरस्ता 
कॉक्रिटिकरण करणे. 


२४.९९ 


मौ पोहाळे तर्फ आळते येथील 
हनुमान मंदिर परिसरात 
वाहनतळ बांधणे 


२४.९८ 


मौ पोहाळे तफ आळते येथील 
हनुमान मंदिर परिसराभोवती 
संरक्षक भिंतीचे बांधकाम 
कॉक्रिटीकरण करणे. 


२४.९९ 


९०.०० 


३५.०० 


एकूण 


९९.९५ 


४०.०० 


३५.०० 


सन २०१६-१६ 


३१) बीड 


कपिळधार देवस्थान येथील 
पर्यटन विकास कामे 


राममा-२११ ते कपिलधार 
रस्त्यावर कि.मी. ३/० ते 
३/१०० सिमेंट piste नाली 
बांधणे ता. बीड 


3.०० 


राममा-२११ ते कपिलधार 
रस्त्यावर कि.मी. ३/१० ते 
3/200 सिमेंट piste नाली 
बांधणे ता. बीड 


3.०० 


राममा-२११ ते कपिलधार 
रस्त्यावर कि.मी. 3/200 ते 
3/300 सिमेंट क्राक्रीट नाली 
बांधणे ता. बीड 


3.०० 


२०.०० 


१६.०० 
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राममा-२११ ते कपिलधार 
रस्त्यावर कि.मी. २/८०० ते 
२/८५० मध्ये संरक्षण भिंत बांधणे 
ता. बीड 


3.०० 


राममा-२११ ते कपिलधार 
रस्त्यावर कि.मी. २/८५० ते 
२/९०० मध्ये संरक्षण भिंत बांधणे 
ता. बीड 


3.०० 


राममा-२११ ते कपिलधार 
रस्त्यावर कि.मी. २/९०० ते 
२/९५० मध्ये संरक्षण भिंत बांधणे 
ता. बीड 


3.00 


राममा-२११ ते कपिलधार 
रस्त्यावर कि.मी. ३/४०० ते 
३/४५० मध्ये संरक्षण भिंत बांधणे 
ता. बीड 


3.०० 


राममा-२११ ते कपिलधार 
रस्त्यावर कि.मी. ३/४५० ते 
३/५०० मध्ये संरक्षण भिंत बांधणे 
ता. बीड 


3.०० 


राममा-२११ ते कपिलधार 
रस्त्यावर कि.मी. ३/५५० ते 
३/६०० मध्ये संरक्षण भिंत बांधणे 
ता. बीड 


3.०० 


ति 


राममा-२११ ते कपिलधार 
रस्त्यावर कि.मी. ३/६०० ते 
३/६५० मध्ये संरक्षण भिंत बांधणे 
ता. बीड 


3.०० 


a 


राममा-२११ ते कपिलधार 
रस्त्यावर कि.मी. ३/६५० ते 
३/७०० मध्ये संरक्षण भिंत बांधणे 
ता. बीड 


3.०० 


१२ 


राममा-२११ ते कपिलधार 
रस्त्यावर कि.मी. ३/७०० ते 
३/७५० मध्ये संरक्षण भिंत बांधणे 
ता. बीड 


3.०० 


एकूण 


३६.०० 


२०.०० 


१६.०० 


३२) 
उस्मानाबाद 


जैन धाराशीव Sol व रामलिंग 
मंदिर येडशी येथील पर्यटन 
विकास कामे 
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उस्मानाबाद बोबले हनुमान 
रस्ता ते उस्मानाबाद जैन लेणी 
रस्ता ग्रामा-४५ किमी ०/०० ते 
०/४०० ची सुधारणा करणे 


90,00 


उस्मानाबाद बोंबले हनुमान 
रस्ता ते उस्मानाबाद जैन लेणी 
रस्ता ग्रामा-४५ किमी ०/८०० ते 
१/२०० ची सुधारणा करणे 


90,00 


उस्मानाबाद बोंबले हनुमान 
रस्ता ते उस्मानाबाद जैन लेणी 
रस्ता ग्रामा-४५ किमी ३/०० ते 
२/४०० ची सुधारणा करणे 


90,00 


उस्मानाबाद बोंबले हनुमान 
रस्ता ते उस्मानाबाद जैन लेणी 
रस्ता ग्रामा-४५ किमी ३/२०० ते 
३/६०० ची सुधारणा करणे 


90,00 


| 


राममा- 299 ते WAHT मंदिर 
रस्ता ग्रामा-८ ०/०० ते ०/३०० 
ची सुधारणा करणे 


90,00 


राममा- 299 ते रामलिंग मंदिर 
रस्ता ग्रामा-८ ०/५०० ते ०/८०० 
ची सुधारणा करणे 


90,00 


राममा- २११ ते रामलिग मंदिर 
रस्ता ग्रामा-८ ०/४०० ते ०/७५० 
ची सुधारणा करणे 


90,00 


राममा- 299 ते रामलिग मंदिर 
रस्ता ग्रामा-८ ०/७५० ते ०/१०० 
ची सुधारणा करणे 


90,00 


राममा- २११ ते WAT मंदिर 
रस्ता ग्रामा-८ ०/२०० ते ०/५०० 
ची सुधारणा करणे 


90,00 


३०.०० 


५०.०० 


एकूण 


९०.०० 


३०.०० 


५०.०० 


३३) लातूर 


साई प्रतिष्ठान साईधाम नगर, 
तोंडार (वंजारवाडी) ता. 
उदगीर, जि. लातूर येथे पर्यटन 
विकास कामे (शा.नि. क्र. 
टिडीसी 
२०१६/३/प्र.क्र.२३०(भाग- 
३/पर्यटन, दि.५/५/२०१६. 
सुधारीत मान्यता) 
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शिक वॉटर पाक १९५.१२ 
२ बगीच्या विकास ४०.७१ 
३ सिमेंट रस्ता ९९.३२ 
8 स्नानगृह व प्रसाधनगृह २२.५६ 
षु विद्युतीकरण 
१) External 
(Transformer MSCB 
300,00 80,00 
Charges DG _ sets १०.०० 
etc) 
२) Internal (4%) 
3) १७.८८ 
६ पाणीपुरवठा व पाणी निचरा 
१७.८८ 
(५%) 
७ आकरस्मितता (४%) १६.१४ 
एकूण ४१९.६१ ३००.०० ४०.०० 
३४) ठाहर येथे वन केंद्र 
भी मोर्शी शाहर येथे वन पर्यटन केंद्र 
अमरावती 
मुख्य प्रवेशव्दार व संरक्षण भिंत 
| ot १५.०० 
बांधकाम सौदर्यीकरण 
अंतर्गत रस्ते व लांबी वाढविणे व 
२ २०.०० 
सौदर्यीकरण 
पर्यटकांना बसण्याकरिता Boe 
YO 
अष्टकोनी पगोटा निर्माण करणे 
वन  पर्यटनाकरिता संरक्षण 
8 कुटीचे बांधकाम ११.०० 
कुटीचे बांधकाम 
परिचय केन्द्रात मार्गदर्शन 
: माहिती व साहित्य लावणे : 
mere) 
: फोटोग्राप्स ५० X ७० सेमी 
साईज ५०.०० ५०.०० 
र बालोद्यान करिता अत्याधुनिक a 
mere) 
खेळणी खरेदी करणे : 
; नामशोष होणारे वन्यप्राण्याचे ; 
0,00 
पुतळे लावणे 
री वन पर्यटन had सोलर bias 
पथदिवे । 
निरिक्षण कुटी, कार्यालय, 
प्रतिक्षाग्ह व कर्मचाऱ्यांचे 
९ निवासामध्ये सोळर सिस्टम १२.५० 
बसविणे 
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हिता सिचित रोपवनाचे देखभाल cen 
करणे व पर्यटकांना माहिती देणे न 
वन पर्यटन केंद्रात लहान 
ह्म मुलांना निरिक्षण मनोरा तसेच ४०.०० 
मिनीरेल्वे तयार करणे 
वन कर्मचाऱ्याकरिता वन पर्यटन 
१२ केंद्रात निवासाचे बांधकाम २०.०० 
करणे 
न पर्यटकाकरिता उंच निरिक्षण - 
मनोऱ्याचे बांधकाम करणे न 
एकूण २२४.०० ५०.०० ५०.०० 
दग मोर्शी वनपरिक्षेत्र अंतर्गत निसर्ग 
pees पर्यटन तथा शिक्षण केंद्र मोर्शी 
येथील पर्यटन विकास कामे. 
Sa पाकींग as २.०९ 
२ स्वागतकक्ष ०.६८ 
३ परीक्षण झोपडी १.६१ 
8 Constn. Of WBM road. १९.४५ 
षु cactus Garden ८.६७ 
६ Additional fencing २९.६७ 
Labour shed No.4 ०.६१ 
Labour shed No.2 ०.६१ 
R.C.C. Well forest garden 90.93 
| 9 ० सप्तश्रृंगी वन तयार करणे ०.५२ 
नारळ प्रजातीच्या झाडाची 
| | eee ०.६२ 
लागवड करणे 
निसर्ग पर्यटन तथा शिक्षण केंद्र ७५.०० २५.०० 
वरुड येथे मुख्य रस्त्याच्या 
१२ उची. वा ५.७५ 
दुतर्फा डू प्रजातीच्या 
झाडाची लागवड करणे 
निसर्ग पर्यटन तथा शिक्षण केंद्र 
वरुड येथे निसर्ग पाऊलवाट चे 
१३ य आता वा ५.१८ 
दुतर्फा डू प्रजातीच्या 
झाडाची लागवड करणे 
१४ व्दितीय वर्षीय रोपवन कामे ८.६० 
व्दितीय वर्षीय कामे लॉन- 
१५ ee 2.23 
मरअळ भरणे 
१६ Solar Light. ७५ Nos. १५.०० 
१७ सोलर पंप 4 HP 09 Nos ५.५३ 
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१८ बेच खरेदी करणे ०.८६ 
१९ डस्टबिन चा पुरवठा करणे ०.७० 
२० नैसर्गिक खुले योगासन साहित्य २.८९ 
२१ बालउद्यान मध्ये खेळणी खरेदी २.९७ 
२२ वन्यप्राणी पुतळे पेन्टींग करणे २.९८ 
२३ फ्रि वाय फाय झोन ५.५३ 
२४ थ्री डी फुल HD होम थिअओटर ४.५८ 
24 C.C. TV Camera ४.२४ 
Currancy countaing 
२६ " ०.२८ 
Machine 
219 Desk top compouter १०७ 
system with Accessory 
२८ Borewell करणे १.५२ 
एकूण १२४.६० ७५.०० २५.०० 
३६) नागपूर | जि. नागपूर ता. कामठी येथील 
बिलोरी हिल स्टेशनचा विकास 
कामे 
aa Toilet 33.019 
Shop १४.२७ 
Landscaping, Garden and 
mural wall a 
3 Parking ४२.९२ 
षु APPROAACH ROAD ४७.२१ 
& Cost of Internal Electrical an 290.00 (94,00 
External Electrical Includi ३५.४५ 
High Mast @90% 
9 Cost | of water supply ३५.४५ 
&Sanitory @ १०% 
Contingencies ४% १७.१९ 
Architects fees 8% १७.८७ 
एकूण ३४०.९६ २१०.०० ७५.०० 
३७) नागपूर | जि. नागपूर ता. मौदा येथील 
सूरसंगम घाटाचा विकास 
करण्याबाबत ( coumputer 
charges 2% वगळून रु.८.३१) 
A) Civil work cost 
| Kitchen / Dining Shed १६०.०० ७५.०० 
(Restaurant) ve 
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२ Public Toilet ४१.२८ 
3 2 Sheds 34.84 
8 shops १८.९५ 
षु Approaach road ७१.६१ 
& Chowk development & तता 
mural wall 
Mahadwar ६२.५२ 
८ water supply &Sanitory २४.२९ 
Cost of Internal Electrical 
and External Electrical २ ३४.२९ 
High Mast 
| 9 Contingencies 8% १५.३६ 
एकूण ३९९.३७ १६०.०० ७५.०० 


३८) नागपूर | जि. नागपूर ता. मौदा येथील 
माथनी संगम घाटाचा विकास 
करण्यासाठी (Insurance 
रु.४.१३ व ~~ coumputer 
charges रु.८.३५ वगळून) 


A) Civil work cost 
a Dining shed with Kitchen ५३.९५ 
२ public Toilet २२.६६ 
३ puja shed 92.92 
8 Changing rooms 33.22 
षु Ardha Nateshwar — statute 
३०.०० 
with Pedestral 
६ APPROAACH ROAD ७६.३६ 
र 389.23 ७५.०० 
४] Landscaping & Garden ८१.३७ 
८ Compound wall २५.०५ 
water supply and _ sanitar 
र pply y ३४.४७ 
१० % 
शिंगी Internal & External 
oe २४.४७ 
Electrification १० % 
=e | Contengencies’ % १३.७८ 
१२ Architect\s Fees 8% १३.७८ 
एकूण 889.23 389.23 (94.00 


३९) नागपूर | जि. नागपूर ता. मौदा येथील 
देवमुंढरी संगम येथील घाटाचा 
विकास करण्याबाबत. 
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( Quality Conrol रु.८.९९ व 
Insurance ©.8.84 वगळून) 
A) 
६ - ८ | Restaurant 30.89 
Q Bhakt Niwas 9&8 .9& 
2 Dormitory ४८.०५ 
3 Toilet 29.92 
षु Kiosk / Shops ५.९० 
& Aquarium 3:3८ 
9 Lawn ६.४४ 
Pathway ५.५२ 
PARKING 8.93 
= Se =| COMPOUND WALL ८.२२ 
| - दी) ENTERANCE GATE 3.88 
922.99 400,00 
१२ RETAINING WALL २२.०२ 
93 BOAT JETTY 99.019 
१8 BOATS ५.६६ 
१५ BHAWANI MATA STATUE / 
MURAL WALL es 
१६ water supply &Sanitory २८.४३ 
१७ १० % Internal & External 
Electrification with 2 high ३७.६० 
mast 
१८ Contingencies ४% १५.०४ 
१९ Architect\s fees 8% १५.०४ 
एकूण ४७२.१९ १८२.११ १००.०० 
४०) वर्धा वर्धा जिल्हयातील पर्यटन 
विकास कामे 
lL पवनार नदीघाट परिसरात i 
पेव्हींग ब्लॉक बसविणे. a 
2 पवनार येथे नदीघाटावर 
काँक्रीट Yue चे बांधकाम ३३.१ ne 
३०.०० 
करणे. 
३ पवनार येथे नदीघाटावर 
लॅन्डस्केपींगचे कामे. ४५.११ 
एकुण १३६.७५ (90,00 30,00 
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चिमूर येथे श्रीहरी बालाजी 
४१) चंद्रपूर | देवस्थान तलावाचे सौंदर्यीकरण 
टप्पा-२ 
| 9 | काँक्रीट पाथवे ९५.०५ 
२ रेलिंग १२.९१ 
बोटींगकरीता बांधावयाचा 
३ eee ४३.५० 
आयलंड 
४ रब्बल पिचींग ४३.८१ कीर री 
4 सी.डी.वर्क बांधकाम १६.५० 
& ब्रिजकम वेस्ट विअर २७५.०० 
७ २% आकस्मिक खर्च ९.७३ 
एकूण ४९६.५० 400.00 400.00 
एकूण सन २०१५-१६ ७४८१.१७ ३३२.३४ १४९१.१७ 
सन २०१६-१७ 
सुर्यमाळ, देवबांध ता. मोखाडा 
४२) पालघर | येथील पर्यटन स्थळांचा 
विकास करण्याबाबत 
देवबांध- येथील गटारीचे 
। | र्या ३७.५५ 
बांधकाम करणे 
देवबांध- येथे ART व संरक्षक 
x भिंत बांधणे 0 
सुर्यमाळ- येथील गटारीचे कर ह 
ह बांधकाम करणे रग 
सुर्यमाळ येथे ARAM व संरक्षक 
४ मित बांधणे ४५.९९ 
भिंत बांधणे 
एकूण १५५.८८ १२५.०० ३०.८८ 
रायगड किल्ला जतन व 
संवर्धनाबाबत निधी वितरीत 
४३) रायगड | करण्याबाबत टिडीसी 
२०१६/३/प्र.क्र.२२९, 
दि.७/१०/२०१६. 
शिंगी नगारखाना ते बाजारपेठ दगडी 
५००.०० 200,00 २५.०० 
मार्गिक 
२ जगदिश्वर मंदिर ते बाजारपेठ 
दगडी ater (900,00 300,00 २५.०० 
३ Bree देवी मंदिर ते 
महादरवाज दगडी मार्गिका न तया तीर 
एकूण २१००.०० ९००.०० ७५.०० 
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नाशिक येथील आगर टाकळी 
गी देवस्थानाची व इतर बाबींची 
४४) नाशिक रुधारण या पर्यटनस्थळाचा 
सुधारणा या पर्यटनस्थळाचा 
विकासाबाबत. 
— si सभामंडप बांधकाम ३३०.०० 
नंदिनी नदीवर सांडवा (पूल) १८५.०० ६०.०० 
२ बाधणे ५४.०० 
बांधणे 
एकूण ३८४.०० १८५.०० ६०.०० 
नाशिक sedis तपोवन 
४५) नाशिक | परिसरातील शुर्पणखा मंदिराचे 
सुशोभिकरण. 
a Shop and Trust office २७.१८ 
२ Kitchen ८.८१ 
३ Slab extension for marriage ae 
hall 
° Flooring for marriage hall 3.84 
चु Toilet block ५.८५ 
६ Par Otta २.०० 
४] Shade ३.८४ 
Entrance gate २.०० 30,00 94.00 
Existing gate cladding २.०० 
| 9 Paver block १६.५० 
li — 4a | Plaster for well ५.०० 
१२ Land escaping १८.०० 
93 Coloring ५०.०० 
१४ Water cooler | ao .0O 
१५ High mast १५.०० 
१६ Mattel detector (७.५० 
एकूण २२५.१३ ३०.०० ७५.०० 
नाशिक रोड रेल्वे स्टेशन 
४६) नाशिक | जवळील देवी चौक येथील 
बुध्द विहाराचे सुशोभिकरण 
a ae Shed १२.२७ 
२ Toilet and starecase ९.६६ ane दु त 
tower 
3 Water tank २.८० 
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° External plaster ३.०८ 
षु Internal plaster ae 
द Flooring 3.९४ 
Paver block १.७९ 
Aleuminum window 2.24 
55 railing | 400 
| 9 | Grill १.०५ 
Plumburing भील sanitary 
co | १.९० 
fitting 
१२ External/ Internal color २.५० 
१२ Safety tank १.७५ 
एकूण ४५.०० १०.०० ३५.०० 
नाशिक ]ाहरातील पंचवटी 
व त परिसरातील कपालेश्वर 
मंदिराचे पर्यटन विकास 
कार्यक्रमांतर्गत सुशोभिकरण 
(वै. Entrance Gate १०.०० 
Sabha mandap 
२ renovation and १०.०० १०.०० 40,00 
beautification 
3 Internal electrification १.४२ 
एकूण २१.४२ १०.०० १०.०० 
हजरत मिरावली पहाड ता. 
४८) नगर येथे रस्ता, स्ट्रीट लाईट 
अहमदनगर | आणि प्रसादालळय इमारत 
बांधकामाबाबत. 
मौजे वारुळवाडी ते मिरावली 
पहाड दर्गा रस्ता येथे 
Gg ee त. तोवर करा ४३.८५ 
खडीकरण व डांबरीकरण 
करणे. 
मौजे वारुळवाडी ते मिरावली 
९०.०० 
पहाड दर्गा रस्त्याच्या कडेने 
र एल.ई.डी दिव्यांची स्ट्रीट लाईट a 30,00 
बसविणे 
मिरावळी ves येथे 
र] प्रसादालय इमारत बांधणे १७४.७४ 
प्रसादालय इमारत बांधणे 
एकूण २३९.२० ९०.०० ३०.०० 
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४९) श्री क्षेत्र देवगड येथील यात्री 
अहमदनगर | निवासाचे बांधकाम 
ती) Retaining wall 934.26 ५०.०० ५०.०० 
एकूण १३५.२६ ५०.०० ५०.०० 
Gs निघोज ते निघोज कुंड पर्यटन 
वना र _ | स्थळाकडे जाणारा रस्ता तयार 
अहमदनगर कोरं 
करणे 
Lae निघोज ते निघोज कुंड रस्त्याचे aoa 
डांबरीकरण करणे न 
६५.०० २०.०० 
विमा १% ०.९४ 
आकस्मिकता ४% ३.७७ 
एकूण ९९.०५ ६५.०० २०.०० 
५१) सरला बेट, ता.श्रीरामपूर, 
अहमदनगर । जि.अहमदनगर 
na घाट (स्री व पुरुषासाठी) 
गोदावरीकाठी स्वतंत्र घाटाचे 
बांधकाम 
२ अ) अस्तराच्या भिंती (Retaining 
२४८.५५ 
wall) 
3 ब) घाटांच्या पायर्‍या २८.८८ 
५०.०० (9५.०० 
Ec प्रसादालय (६०० चौ.मी.) १६१.४६ 
५ जमिनीचा विकास करणे (Rain ; 
0,00 
water harvesting tanl) 
एकुण ४५८.८९ ५०.०० ७५.०० 
५२) पवास लिवर BTA 
pane नेवासा तालु कामे 
अहमदनगर 
a  । देवगाव येथील राममंदिर 
परिसर सुधारणा 
a: Internal concrete Pathway 
११.२० 
(१३६५ sqm) 
२५.०० 
२ Paver Block for Pathway २२.६९ 
(८४६ sqm) and Garden | 
१५.०० 
एकूण ३३.८९ २५.०० 
बो जेऊर, ता.नेवासा येथील यमाई 
माता मंदिर परिसर सुधारणा 
करणे 


पृष्ठ ५८ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र.४८५/जिल्हा स्पिलळओव्हर/ पर्यटन 


शिंगी 


Ghat Development _ for 
Accommodating Tourist 


४१.७२ 


Internal road for Last Mile 
connectivity (१०८० sqm) 


२४.१४ 


३०.०० 


एकूण 


६५.८६ 


३०.०० 


देडगांव, ता.नेवासा येथील 
बालाजी मंदिर परिसर सुधारणा 
करणे 


Bhakt Niwas for Religious 
Tourist (G + 9) 


43.89 


24.00 


एकूण 


५३.९७ 


२५.०० 


१५.०० 


43) 
अहमदनगर 


विठ्ठल रुख्मिणी देवस्थान, 
धनेगांव, ता. जामखेड येथील 
विकास कामे. 


Providing and fixing heavy 
duty interlocking concrete 
coloured paving blocksof 
६० mm thickness of having 
strength fo 300 kg/ sqm 
etc 


१९.५२ 


Construction of 
Sabhamandap 


32.90 


Drinking water tank at 
temple premises 


३.८५ 


bhakt niwas at temple 
premises 


२०.५४ 


4 


Providing and fixing M.S. 
grill to existing building 


०.३९ 


Insurance 


०.८२ 


Add ¢ % for Electrification 


६.७८ 


Add ४% for Conteingencies 


३.४२ 


२०.०० 


३०.०० 


एकुण 


८७.४४ 


२०.०० 


३०.०० 


4s) 
अहमदनगर 


अरण्येश्वर देवस्थान अरणगांव 
ता. जामखेड 


शि 


Providing and _ fixing heavy 
duty interlocking concrete 
coloured paving blocksof ६० 
mm thickness of having 
strength fo 300 kg/ sqm etc 


१०.२९ 


३०.०० 


६०.०० 
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२ Construction of 
५१.३६ 
Sabhamandap 
3 Drinking water tank at 
9.82 
temple premises 
° construction of concrete 
४८.१२ 
approach road 
षु Insurance 9.24 
& Add ¢ % for Electrification १०.१७ 
9 Add & % for Conteingencies ५.१५ 
एकूण १२८.२६ ३०.०० ६०.०० 
44) अनखेरी देवी धानोरा ता. 
अहमदनगर | जामखेड येथील विकास कामे 
शिक जला Swagat Kaman 3.84 
2 Providing and fixing heavy 
duty interlocking concrete 
coloured paving blocksof ५.३१ 
: 
६० mm thickness of having 
strength fo 300 kg/ sqm 
etc 
3 Construction of 
६९.३० 
Sabhamandap 
क्ल ४५.०० ३५.०० 
° Drinking water tank at 
2.48 
temple premises 
षु construction of concrete 
३१.५० 
approach road 
& providing borewll and pipe 
८.०० 
line with electric 
Insurance १.६७ 
Add ¢ % for Electrification 93.44 
Add % % for Conteingencies ७.२० 
एकूण १४३.०२ ४५.०० ३५.०० 
५६) निघोज ते निघोज कुंड पर्यटक 
अहमदनगर | विकास 
a cor स्वच्छता गृह १३.५७ 
२ पंगोडा हाऊस ५.१८ 
३ आप्रोच रोड २९.०७ २०.०० २५.०० 
४ रेलिंग २२.२५ 
4 घाट दुरुस्ती ६.९५ 
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& बाथरुम १३.६० 
७ पदपथ व पुल बांधणे ४३.३० 
८ कमान ९.४५ 
९ बगीच्या ४.८० 
| 9 ० आकरस्मितता २.०० 
एकूण १५०.१७ २०.०० २५.०० 
तयात मंगळदेव ग्रह मंदिर अमळनेर 
ही 
येथील परिसर विकास कामे 
Construction of Toilet Block 
Le | २४.४४ 
for female 
१०.०० २०.०० 
Construction of Toilet Block 
2 २४.४४ 
for male 
एकूण ४८.८८ १०.०० २०.०० 
गा चाळीसगाव तालुक्‍यातील 
4 
uae पाटणादेवी येथील कामांचा 
जळगाव मिता वरी वतत 
विकास , 
= नौका विहार व नौका तळ ३०.०० 
२ लोखंडी पुल १९.०० 
3 रस्ता व गटर बांधकाम ७०.०१ ३५.०० २०.०० 
8 पाईप व मोरी बांधणे ४०.०० 
षु लँडस्केप व गार्डन ५८.०० 
एकूण २१७.०१ ३५.०० २०.०० 
पाचोरा नगरपरिषद क्षेत्रातील 
५९) जळगाव | हिवरा नदी पात्रालगत श्री राम 
मंदिर परिसराचा विकास. 
पर्यटकांच्या करमणुकीसाठी 
i घाट बांधकाम तसेच जेटी ७०.०० 
उभारणी करणे 
सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी 
२ खुले अम्पी थिएटरची व्यवस्था ७५.०० 
900,00 (90,00 
करणे 
पर्यटक करमणुक केंद्राची 
2 ८०.०० 
उभारणी करणे 
सार्वजनिक स्वच्छता गृह व 
8 34.00 
पर्यटक आराम कक्ष 
एकूण २६०.०० १००,०० (90.०० 
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Bo) पुळे शिरपूर येथील विकास कामे 


Pe | सभामंडपाचे बांधकाम करणे ५९.७७ ३०.०० ५.०० 


एकूण 48 919 30.00 ५.०० 


धुळे जिल्ह्यातील थाळनेर 
किल्ले परिसर विकास 
६१) धुळे । (टिडीसी 
२०१६/१०/प्र.क्र.9४२/पर्यटन, 
दि.२९/११/२०१६) 


थाळनेर किल्ला परिसर विकास 


| जोडरस्ता तयार करणे 


२ संरक्षक भिंत व कठडे बांधणे 


३ पिण्याची पाण्याची सोय व 
कॉक्रीट बेंचेस तयार करणे 

४ पायर्‍यांना पेव्हर ब्लॉकची सोय 
करणे. 

4 परीसर सुधारणा करणे. 


६३.४६ ३०.०० २०.०० 


६ विद्युतीकरणाची कामे करणे 


एकूण ६३.४६ 30,00 20,00 


शिवनेरी किल्ला व परिसर 


sg सुशोभिकरण विकास 


किल्ले परिसरात जल- 
मृदसंधारण कामे 
शिवनेरी किल्ला 
२ घोडेशाळेजवळ पुरुष २.६४ 
प्रसाधनगृह उभारणे-१ युनिट 
शिवनेरी किल्ला 
३ घोडेशाळेजवळ महिला २.६० 
प्रसाधनगृह उ २५.०० 

प्रसाधनगृह उभारणे-१ युनिट २५.०० 
शिवनेरी किल्ल्याच्या 
पश्चिमेकडील बाजूस 
पॅगोडयाला लागून जी. आय. 
पाईपमध्ये रेलिंग करणे 
किल्ले शिवनेरी येथे नियोजित 
४ कारंज्याभोवताळी रेलिंग २.९१ 
करणे. 


११६.६८ 


२.८७ 
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किल्ले शिवनेरी येथील गाडन 


षु नं ५ येथे पायवाटेस पेव्हर २.६९ 
ब्लॉक बसविणे 
किल्ले शिवनेरी येथे 
नि पर्यटकांसाठी तपासणी नाका २.५६ 
तयार करणे 
किल्ले शिवनेरी येथील गार्डन गी 
न नं.५ मध्ये पॅगोडा बांधण री 
एकूण १३५.४८ २५.०० २५.०० 


मिरज येथील सर्व्हे नं.८२०७ 
मध्ये ख्वॉजा AAT मिरासाहेब 
दर्गा येथे व्ही.आय. पी. गेस्ट 


रश le रुम, रिक्रिएश्न हॉल व पर्यटन 
निवास इमारतीचे बांधकाम 
करणे. 
i | VIP Guest room १०७.६ 
१५.०० 
Pillgrim Building ५४.५ ३०.०० 
आकस्मिक खर्च ४% ६.४८ 
एकूण १६८.५८ १५.०० ३०.०० 
मिरज तालुक्‍यातील मिरज- 
६४) सांगली । कृष्णा घाट परिसराचे 
सुशोभिकरण करणे. 
1 १__| Pitr,odrd Building ४१.६६ 
२ Ghat landing (92.24 
3 Entrance road & passage ४१.१२ 
41 Protection wall (93.39 
षु Solar passive architecture षु 
Ramp for Physically 
: Handicapped : 
r 99% | for physically १.५९ 
Handicapped ३०.०० ३०.०० 
८% for External 
८ Electrification on cost of 92.39 


omain building 


4% for external water 


8 supply and sanitation on ११.४४ 
main building 

| 9 Fire Fighting Arrangement 

ee Rain Harvesting 


पृष्ठ ५८ पैकी 30 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र.४८५/जिल्हा स्पिलळओव्हर/ पर्यटन 


१२ ४% for Contigencies १०.९७ 
Service Tax on_ labour 
93 १३.२७ 
componant 
एकूण |  २९५.५२ ३०.०० ३०.०० 
माणकेश्वर देवालय पेठ, ता. 
६५) सांगली | वाळवा, जि. सांगली येथील 
विकास कामे 
el Construction of Road 23.42 
Add Work Contengency @ १०.०० १४.४६ 
२ ०.९४ 
४% 
एकूण २४.४६ १०.०० १४.४६ 
कागल ता. कागल जि . 
६६) कोल्हापूर येथील ग्रामदैवत 
कोल्हापूर श्री .रामलिंग मंदिर परिसर 
विकास करणे 
हिवा ग्रामदैवत श्री. रामलिंग मंदिर त 
परिसरामध्ये सभागृह बांधणे । 
ग्रामदैवत श्री. रामलिंग मंदिर 
२ परिसरामध्ये पेव्हींग ब्लॉक ९.९९ ३०.०० ३०.०० 
बसविणे 
3 अंतर्गत रस्त्याची कामे २९.९९ 
४ आर.सी.सी. गटर्स बांधणे १४.९५ 
एकूण ७९.९० ३०.०० ३०.०० 
प मौजे पट्टणकोडोली, ता. 
कोल्हापूर हातकणंगले जि. कोल्हापूर येथे ५२.८७ ८.०० ४०.०० 
ल भव सिवा 
भक्‍त निवास बांधणे 
डी कलानंदीगड, ता. चंदगड, जि. 
कोल्हापूर कोल्हापूर येथीळ परिसर 
ल दात पो 
विकास कामे. 
शिळ आं रस्ता खडीकरण ६१.३८ 
२ संरक्षक भिंत बांधणे १२२.५१ 
aps 20,00 900,00 
3 संकिण॑ बाबी १.८७ 
8 आकस्मिक खर्च ४% (9.83 
एकूण 983.98 20,00 400,00 
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काशी तलाव, बहिरम, 
क वो वि ता.चांदुरबाजार येथील 
अमरावती तरी 
विकास कामे 
| ae | काझी तलाव रस्ता ४५.०० 
२ अंतर्गत रस्ते २५.०० 
सौंदर्यीकरण (पेव्हींग ब्लॉक, 
३०.०० ३०.०० 
३ रस्ता, बगीचा, पाणीपुरवठा, ४५.०० 
स्वच्छता व नाली) 
४ आकस्मिक खर्च ४% ४.६० 
एकूण ११९.६० ३०.०० ३०.०० 
७०) सुलतानपूर गढी, अचलपूर 
अमरावती | येथील विकास कामे 
| सुलभ शौचालय, ह 
जलनिस्सारण व पाणीपुरवठा 
बगीचा, खेळाचे साहित्य, 
२ चेनलिंग, फेन्सिंग, पेव्हींग ४०.०० 
ब्लॉक रस्ता 
सौंदर्यीकरण (रस्त्यावरील रर मगर 
पेव्हींग ब्लॉक, बगीचा साठी 
: पाणी पुरवठा व sen 
जलनिस्सारण) 
४ आकस्मिक खर्च ४% ३.५० 
एकूण ९३.०० २०.०० २०.०० 
७१) वाघमाता मंदिर, अचलपूर 
अमरावती । येथील कामे 
= वाहनतळ ५.०० 
२ बगीचा ५.०० 
शौचालय, पाणीपुरवठा व 
३ लहिका शा ७.०० २०.०० २४.८८ 
जलनिस्सारण 
४ अंतर्गत रस्ते २६.१५ 
षु आकस्मिक खर्च ४% 9.193 
एकूण ४४.८८ २०.०० २४.८८ 
कारंजा seme जेन 
७२) वाशिम | समाजासाठी व गुरु मंदिर 
येथील पर्यटन विकास कामे. 
शिवा जेन सामाजिक सभागृह ies oh secs 


पृष्ठ ५८ पैकी 32 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र.४८५/जिल्हा स्पिलळओव्हर/ पर्यटन 


२ गुरु मंदिर येथे वाहनतळ ५०.०० १०.०० 
एकूण १२५.०० ३०.०० २५.०० 
खामगाव नगर परिषद 
७३) हद्दीतील जनुना तलाव 
बुलढाणा । परिसर विकास व बगीचाचे 
सौंदर्यीकरण 
Fencing, barr gates, road 
/pathway development, 
parking jogging _ trak, 
fe garding, theater, food २५८.०७ 
plaza, toilet block, resting 
huts etc. (बाब क्र.८ विवाह 
हॉल वगळून) 
View point development १५.०० 
Children play equipments ८.५० 
प Development of jungle pte 
adventure area 
Statues of wild animals in ६०.०० 
षु children play area and ५.०० 
ae ४०.०० 
picnic area 
& Fountain in garden area 2.40 
9 Landscape furniture ५.०० 
८ Fire fighting equipment २.५० 
Drinking water fountains 
for different areas as per १.५० 
design 
8 Electrification 19% 33.88 
| 9 Plumbing & Sanitation 3% ९.१८ 
|__ षे. | Contigencies 2% ६.१२ 
एकूण 344.03 ६०.०० ४०.०० 
mat बोरधरण ता. सेलू येथील 
पर्यटन विकास कामे. 
compound wall with chain 
द्वि कू ३६.०० 
link १०.०० २७.४४ 
२ Contingencies Charges १.७४ 
एकूण ३७.४४ १०.०० २७.४४ 
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aut आजनसरा ता. हिंगणघाट 
७५ वर्धा fae 
येथील विकास 
शिक शका bus stand २५.०० 
Concreting of Main street 
(including foot path, 
2 covered drain complete and ५०.०० 
improvement of electric 
work) 
Installation of max lamp & 
3phase DP on Main 
3 २५.०० 
street and temple 
surrounding at Anjansara 
४०.०० २५.०० 
parking & compound wall at 
ajansara 
Laying of paving block in 
40,00 
parking area 
Sheade (proflex structure) 
for devotes at shri bhojaji 
4 ८०.०० 
Maharaj Temple 
surrounding 
separate Toilet for both 
& ४०.०० 
male and female 
एकूण २३०.०० ४०.०० २५.०० 
रवा मौ.शहालंगडी ता. हिंगणघाट 
येथील विकास 
Beautification o f main 
a 400,00 
street & electric works 
Construction of road and 
२ : ३०.०० 
Fencing 
3 Construction of kitchen (94.00 
separate Toilet for both 
to} 30,00 
male and female 80,00 24.00 
of paving block in parking 
षु area Landscape paver 3.40 
block & ultra tiling 
६ Contingency ४% ११.५४ 
४] Consultancy charges ४% ११.५४ 
Insurance 1% २.८८ 
एकूण २६४.४६ ४०.०० २५.०० 
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आर्वी, जि.वर्धा येथील तलावा 


क. सुशोभिकरण 
Pa | Cafeteria ७१.६६ 
२ Kiosk 93.32 
3. Entrance gate ६.०० 
:। Bamboo machan ८.०२ 
& Nature trail २७.०६ 
६ Boat Jetty and water sport ७२.५६ 
Office ४३.९७ डत ee 
Stone pitching ४४.०६ 
९ Landscaping ३५.०० 
| 9 Children partk 34.22 
| वै. | Water supply 3% ११.६८ 
१२ Electrification 9% २७.२६ 
93 Contigencies 3% १२.८५ 
१४ Architectes fees 2% ८.५७ 
एकूण ४३६.५३ ६५.०० २५.०० 
ना या चोरखमारा ता. तिरोडा जिल्हा 
गोंदिया येथील पर्यटन विकास 
Rooms (cottages)-9& Nos 922.219 
२ Restaurent ९७.५ 
4 service counter ७.७२ 
& Enquiry counter ७.०८ 
septic tank for restaurant 
(9 administration and VIP ४.६६ 
cottage 
septic tank for economical 
८ ४.१९ 
cottage 
8 Tube well 2 Nos २.८९ ee ee 
pe Land Development and ce 
Gardening 
शि Internal electrification &% 20.43 
१२ External electrification 4% १७.११ 
१३ Fire fightening 2.40 
ee solar system and High दती 
mask 
१५ ४% Contigency charges २४.६१ 
१% Insurance charges 
१७ ६.१५ 
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Construction of road from 
२० chokhamara Guest house १९४.६४ 
to MDR-2¢ 
२१ ४% Architectural fees २४.६१ 
एकूण ६५२.४६ 400,00 30.00 
बाळाजी सागर चिमूर 
७९) चंद्रपूर । परिसरात पर्यटक निवासी 
सुविधा व पार्क उभारणे 
construction of - 
| औ. . 324.32 
Multipurpose Hall (G+ 9) ४५.०० ४०.०० 
२ Contigencies Charges ४% १५.४१ 
एकूण ४००.७३ ४५.०० 80,00 
चंद्रपूर जिल्हयातील चिमूर 
८ चंद्रपूर तालुक्‍यातील आंबोली येथील 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज 
येथील विकास कामे 
सभागृह इमारतीचे बांधकाम १७६.०९ 
स्वयंपाक गृह इमारतीचे 
३ यका १४.१३ 
बांधकाम 
4 बागबगीच्याचे बांधकाम करणे १०.०० 
: अंतर्गत कॉक्रीट Ward ae bees ee 
बांधकाम 
७ अंतर्गत विद्युतीकरण करणे 20.92 
; पाणीपुरवठयाची व्यवस्था aes 
करणे । 
९ आकस्मिक खर्च ८.६० 
एकूण २५४.२५ ५०.०० ३०.०० 
मौजे नरसिंग टेकडी माडगी ता. 
८१) भंडारा | तुमसर जि. भंडारा या स्थळाचा 
विकास करण्याबाबत 
ae प्रसाधनगृह (स्री - पुरुष) १४.९९ 
२ सिमेंट काँक्रीट नाली बांधकाम १५.०० 
३ सरंक्षक भिंत बांधकाम १४.९९ 
8 स्वयंपाक गृह बांधकाम १५.०० व sis 
नरसिग टेकडी येथे आवार 
षु सपाटीकरण व पेव्हर ब्लॉक १५.०० 
बसविणे 
६ घाटपायऱ्या बांधकाम १५.०० 


पृष्ठ ५८ पैकी ३६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र.४८५/जिल्हा स्पिलळओव्हर/ पर्यटन 


9 खुले सभागृह बांधकाम १४.९८ 
; नदीच्या प्रवाह गडा 
दिशेला संरक्षणभिंत बांधकाम । 
रस्ता खडीकरण व 
ढे डांबरीकरण ee 
| 9 वाहनतळ बांधकाम ९.१६ 
a सिमेट Hishle रस्ता बांधकाम १५.०० 
पर्यटकांसाठी आसन व्यवस्था 
१२ ope चात काग १५.०० 
( बांधकाम 
१३ भक्तनिवास बांधकाम १५.०० 
एकूण १८९.११ ५५.०० ७०.०० 
वती भागीरथी माई संस्थान 
जामवाडी, ता.जि.जालना 
|. || सिमेट रस्ता बांधकाम करणे ५.०० 
२ सिमेट नाली बांधकाम करणे १०.०० 
३ गार्डनिंगचे काम करणे ५.०० 
४ सोलार स्ट्रीट लाईट बसविणे ५.०० २०.०० २०.०० 
षु सभागृहाचे बांधकाम करणे १५.०० 
र्‍ ५.०० 
& शौचालयाचे बांधकाम करणे 
एकूण ४५.०० २०.०० २०.०० 
घत महादेव मंदिर (RTA), 
मोजपुरी, येथील कामे 
a सिमेट रस्ता बांधकाम करणे २५.०० 
चा २५.०० २०.०० 
२ स बांधकाम करणे २५.०० 
एकूण ५०.०० २५.०० २०.०० 
८४) जालना | आनंदस्वामी, ता.जि.जालना 
देवस्थान परिसरामध्ये 
पि सांस्कृतिक सभागृहाचे ५०.०० २५.०० २०.०० 
बांधकाम करणे 
एकूण ५०.०० २५.०० २०.०० 
a रंगनाथ महाराज संस्थान, 
८५) जालना ish 
विश्रांती मठ, नाव्हा 
प्रोेफलेक्स शिट शोडचे 
अ | बांधकाम करणे ३५.०० २०.०० २०.०० 
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२ गा्डनिंगचे काम करणे 4.00 
एकूण ४०.०० २०.०० २०.०० 
जोत काशीगीरी महाराज संस्थान 
८६) जालना वाकळणी, a.m 
cl, 
= सभामंडप बांधणे ९.९५ 
पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ४.९८ १०.०० १४.९२ 
सिमेट रोड करणे ९.९९ 
एकूण २४.९२ १०.०० १४.९२ 
कळंबेश्वर महादेव देवस्थान 
८७) जालना । चितोडा-केळागव्हाण, 
ता.बदनापूर 
ae पेव्हींग ब्लांकचे काम करणे ४.९९ 
परिसरामध्ये जमीन 
गै सपाटीकरण करणे > 
३ प्रवेशद्वाराचे बांधकाम करणे ५.०० २५.०० १५.०० 
सभामंडपाचे बांधकाम करणे २०.०० 
षु पायऱ्यांचे बांधकाम करणे ४.९९ 
६ रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे ९.९८ 
एकूण ५४.९५ २५.०० १५.०० 
सन २०१६-१७ एकूण ९४७०.७१ २६८८.०० १५२२.५८ 
सन २०१७-१८ 
८८) रायगड | उणेगांव फाटा, गोरेगाव, 
ता.माणगाव येथीळ गाव 
तळ्याचे सुशोभिकरण करणे 
शि तलावाचे खोलीकरण, संरक्षक 
भिंत, व्हिप होल्स, पदपथ, 
रेलिंग, बसण्याची व्यवस्था 344. 
इत्यादी 
टेस्ट रिपोर्ट १.५० 
बगीचा आणि कारंजे ५.०० 
कामगारांचा विमा १% २.५७ ८५.०० 
५०.०० 
षु आकरस्मिकता ४% १०.३१ 
द विद्युतीकरण (विद्युत हे 
जोडणीसह) 
७ सल्लागार आणि वास्तुशास्त्रज्ञ 
आकार २% ५.१५ 


पृष्ठ ५८ पैकी ३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र.४८५/जिल्हा स्पिलळओव्हर/ पर्यटन 


८ GST 92% ३२.४९ 
एकूण ३१८.४७ ५०.०० ८५.०० 


८९) पालघर | पालघर जिल्हयातील ओसविरा 

व घोडीचापाडा ता. मोखाडा 

येथील विकास कामे 

| ओसरविरा येथे गाव अंतर्गत 

पेव्हर ब्लॉक बसविणे व २०.०० 

सुधारणा करणे 

२ ओसरविरा पैकी आंब्याचापाडा 

गावातील पर्यटन स्थळाकडे 

जाणाऱ्या रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक की क 

40,00 

बसविणे 

३ ओसरविरा घोडीचापाडा 

रस्त्यावर APRA बांधणे 

४ ओसरविरा घोडीचापाडा 

रस्त्यावर पाईप डिप बांधणे 
एकूण ७९.४७ १०.०० ४०.०० 


२०.०० 


१९.७७ 


९०) पालघर | पालघर जिल्हयातील विकास 
कामे 

i हातोबा देवस्थान येथे 
सुशोभिकरण करणे ता. १९.९९ 
विक्रमगड 

२ हातोबा देवस्थान येथील 
शनिमंदिरासमोरील प्रांगणात 
पेव्हह ब्लॉक बसविणे ता. 
विक्रमगड 

हातोबा देवस्थान येथे नदी 
३ किनारी weird बांधकाम १९.९९ 
करणे ता. विक्रमगड 

४ हातोबा देवस्थान येथील 
शनिमंदिरा शेजारी सांस्कृतिक १९.८६ 
भवन बांधणे ता. विक्रमगड 

षु गोरक्षनाथ मठ कावळे येथे 
सुशोभिकरण करणे, ता. २०.०० 
विक्रमगड 


१९.८८ 


२०.०० २५.०० 


एकूण| ९९.७२ २०.०० २५.०० 


९१) ठाणे | टिटवाळा मंदिर परिसरात 
पायाभुत सुविधा 
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(__ वै. -| रस्ता व गटर १००.०० 
विद्युतीकरण anise 
सुशोभिकरण - मंदिर चौक व ieee 
कमान 
४ वाहनतळ ५०.०० 
गुणनियत्रण २५.०० ५०.०० 
षु गुणनियत्रंण १% २.६८ 
g GST 92% 32.23 
9 विमा 9% २.६८ 
८ ATP 8% १०.७४ 
९ संगणक १२% ३२.२३ 
एकूण २४९.२२ २५.०० ५०.०० 
९२) नाशिक | मालेगाव तालुक्यातील वडनेर 
येथे शिव मंदिर परिसरातली 
विकास कामे 
| 9 बहुउद्देशिय सभागृह बांधणे २६.७८ 
२ विद्युतीकरण २.६७ क पतर 
३ पथदिवे ०.८० न ae 
४ आकरस्मिकता १.३३ 
एकूण ३१.५८ १५.०० १६.५८ 
९२) गोरक्षनाथगड, मांजरसुंबा, 
अहमदनगर | ता.अहमदगनर येथील विकास 
कामे 
a | भक्‍्तनिवासाचे बांधकाम १६७.७४ 
२ पुरुष व महिला शौचालय २१.९९ 
तलावाभोवती आरसीसी 
जिन्याचे बांधकाम वीत 
४ संरक्षण भिंतीचे बांधकाम ३२.८५ ५०.०० 
षु वाहन तळासाठी पेव्हींग ब्लॉक 
— ८२.८१ ४५.०० 
६ बाग बगिचा व वृक्षारापण करणे १९.५० 
७ गोशाळेची सुधारणा करणे ७३.८२ 
एकूण 838.28 ४५.०० ५०.०० 
९४) श्री क्षेत्र सिध्दगिरी मठ कणेरी 
कोल्हापूर | ता. करवीर येथील विकास कामे 
= भक्‍त निवास (ध्यान मंदिर) ३३.०० 
२ अंतर्गत रस्ते कॉक्रीटीकरण ३५.०० ३०.०० 
aa २४.९४ 
करणे 
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पेव्हींग ब्लॉक, वाहनतळ करणे 


३ २४.९९ 
एकूण ८२.९३ ३५.०० ३०.०० 
९५) मौजे गारगोटी ता. भुदरगड 
कोल्हापूर | जिल्हा कोल्हापूर येथील 
छत्रपती शिवाजी महाराज 
यांच्या पदस्पर्शाने पुनीत 
झालेल्या विजयमार्ग परिसराचे 
सुशोभिकरण करणे 
— गे नदी घाटाचा विकास १८२.६३ 
२ प्रसाधनगृह ९.८२ 
३ जमिप सपाटीकरण व ATS PTT ३.१२ 
४ 0७ चार्जस आणि रॉयल्टी 
चा ८.६८ 
चार्जेस 
y आकर्मिकता 8% ८.१७ re ie 
६ विद्युतीकरण ५% ९.७७ 
७ पाणीपुरवठा स्वच्छता व चार्जेस Qt 
4% 
८ GST 92 % २६.६१ 
एकूण २५८.५७ ३०.०० १२५.०० 
९६) भिमटेकडी, अमरावती येथील 
अमरावती | सौंदर्यीकरण व बांधकामाबाबत 
सुधारित प्रस्ताव टप्पा-२ 
शि निवासव्यवस्था- वाचनालय 
आणि ध्यान केंद्राजवळ यात्री २५३.५५ 
निवास 
शौचालये-२ १९.२८ 
पिण्याच्या पाण्याची सुविधा- 2 १०.११ 
भिमटेकडी वसाहतीजवळ ५०.०० 
प्रवेशद्वार यी 
80,00 
4 भिमटेकडी चौकाजवळ 
प्रवेशद्वार Tes 
६ चौक ते भिम टेकडी वसाहत 
क्रॉक्रीट रोड aes 
एकूण ३९८.३१ ४०.०० ५०.०० 
९७) श्री रुख्मीणी विदर्भ पीठ, तरोडा 
अमरावती | रोड, कौंडण्यपूर येथील विकास 
कामे 
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a | सत्संग सभागृह २००.०० 
२ रुक्मिणी जिवनपट छायाचित्र 
४०.०० 
Te 
3 पुरुषां करीता प्रसाधन गृह ३५.०० 
महिलांसाठी प्रसाधन गृह ३५.०० ५०.०० ३०.०० 
षु ओव्हर हेड वॉटर टॅक (पाईप 
९०.०० 
लाईनसह) 
& उद्यान (बगीचा) मुलांसाठी 
६०.०० 
खेळणी सह 
एकूण ४६०.०० ५०.०० ३०.०० 


९८) क वर्ग तिर्थक्षेत्र श्री wear 
यवतमाळ | महाराज संस्थान येथील तलाव 
aq परिसराचे विकास व 


सौंदर्यीकरण करणेबाबत 
ae बांधाचे मजबुतीकरण १८५.०० 
३ बांधावरील पेव्हीग ट्रक ४५.०० 
बंधारा / नाला ८.०० 
षु घाटाचे विस्तारीकरण ८०.०० 
७ अंतर्गत पादचारी मार्ग १३.५० ६५.०० ४४.३९ 
९ विद्युतीकरण ११% ३६.४६ 
1__१0___| प्लंबिगचे काम ७.५०% २४.८६ 
ya | आकरस्मिकता ३% ९.९४ 
१२ सल्लागारफी२% ६.६३ 
एकूण ४०९.३९ ६५.०० ४४.३९ 


९९) पाथ्रड देवी, ता.दारव्हा, 
यवतमाळ । जि.यवतमाळ येथीळ पर्यटन 


स्थळाचा विकास करणे 
| 9 | बहुउद्देशिय हॉल २२.४९ 
२ प्रसाधनगृहे ४.४९ 
३ मंदिराचे छताचे बांधकाम १४.९९ 
४ संरक्षक भित ३५.०० 
4 पेव्हिंग ब्लॉक ३१.३५ 
६ वाहनतळ २.७५ ५०.०० ३०.०० 

जमिन सपाटीकरण २४.९९ 
८ मुलांसाठी खेळण्याचे साधने ९.५० 

स्वयंपाकगृह २५.६८ 
| 90 | गेट, बॅरिकेडस्‌ व फॅब्रिकेडान ९.५० 
eae ==] विद्युतीकरण ११% १९.८८ 
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१२ प्लंबिगचे काम ७.५०% १३.५५ 
१३ आकरस्मिकता ३% ५.४२ 
१४ सल्लागारफी २% ३.४९ 
एकूण २२३.०८ ५०.०० ३०.०० 
१००) । राळेगाव शहरातील तलाव- 
यवतमाळ | उद्यान सुशोभिकरणासाठी निधी 
मंजुर करण्याबाबत 
शिका तलावाचा विकास २८३.११ 
२ फुड कोर्ट आणि सिटी पार्क ८२.८० 
३ प्लंबिग वक आणि Fountains २१.९५ ee ee 
8 Electrification २१.९५ 
4 GST 9¢ % ७३.७६ 
६ Add ४% Contingencies १६.३९ 
एकूण ४९९.९६ ५०.०० ३०.०० 
ga सिध्देश्वर रावणवाडी निसर्ग 
१०१) भंडारा वका 
पर्यटन विकास कामे 
_ a प्रवेशद्वाराचे बांधकाम २.५९ 
२ स्वागत कक्षाचे बांधकाम ७.४९ 
३ मैदान सपाटीकरण करणे १२.६६ 
४ उपहार गृहाचे बांधकाम १२.६८ 
गेस्ट रुम (हाळीडे रुम) युनीट-५ 
दु २५.५७ 
पार्ट-ए 
: गेस्ट रुम (BITS रुम) युनीट-५ a 
पार्ट-बी हीर 
- 900,00 
9 भक्‍त निवासाचे बांधकाम ३१.०० २०.०० 
वाहनतळ बांधकाम १०.०० 
अंतर्गत रोडचे खडीकरण बांधकाम १२.४० 
|, sae. =| सिमेट रस्त्याचे बांधकाम २१.८५ 
सार्वजनिक शौचालयाचे 
| yt ne १०.०६ 
बांधकाम 
१२ पंप हाऊस व बोअरवेल चे बांधकाम ११.८४ 
१३ सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम २०.१७ 
एकूण २०३.८८ २०.०० 900,00 
402) गुरु गंगा भारती बाबा संस्थान 
जालना | दैठणा खु. ता. परतूर जि. 
जालना येथील कामे 
a भुमीगत गटार १९.५५ १२०.०० ३४.३७ 
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२ पेव्हर ब्लाक १९.९८ 
३ पाणीपुरवठा ९.९९ 
४ बगीचा ९.९९ 
षु संरक्षक भिंत १९.९९ 
६ प्रवेशव्दार १९.९५ 
७ पार्कींग as १९.९६ 
८ स्वयंपाक होड ९.९९ 
९ भक्‍त निवास २४.९७ 
एकूण १५४.३७ १२०.०० ३४.३७ 
१०३) Grea मंदिर कऱ्हाळा ता. 
जाळना । परतुर, जि.जालना येथील कामे 
शिळा पेव्हर ब्लाक १९.९६ 
२ भुमीगत गटार १९.९८ 
३ पाणीपुरवठा ८.९८ 
४ बगीचा ९.९८ 
षु संरक्षक भिंत १९.१६ 
२०.०० ५०.०० 
& प्रवेशव्दार १९.१४ 
पार्कींग as २०.०० 
भक्‍त निवास २४.९४ 
९ संडास-बाथरुम तयार करणे ९.९८ 
a oe स्वयंपाक होड १०.०० 
एकूण |  १६२.१२ २०.०० ५०.०० 
१०४) पार्थ मंदिर पाथरवाला बु.ता. 
जालना । अंबड जि.जालना 
१) गार्डनिंग तयार करणे ९.९९ 
२) पेव्हर ब्लाक बसविणे १९.९७ 
3) संडास-बाथरुम तयार करणे ९.९७ 
8) भुमिगत गटारे तयार करणे १९.९८ 
4) पिण्याचे पाण्याची व्यवस्था ७०.०० ५९.८३ 
करणे र 
&) सिमेट रस्ता तयार करणे १९.९९ 
(9) प्रवेशद्वार तयार करणे १९.९७ 
८) कंपाऊंड वॉल तयार करणे १९.९८ 
एकूण १२९.८३ ७०.०० ५९.८२ 
१०५) रेणुकामाता मदिर सोमठाणा 
जाळना | AT. बदनापुर. जि जालना 
[= eo -| दर्शन होड तयार करणे १९.९६ ८०.०० १९.०९ 
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२ पार्कींग होड तयार ५करणे १९.९६ 
३ जमीन सपाटीकरण व गार्डन 
तयार करणे तो 
४ सोमठाणाकडे जाणारा रस्ता 
तयार करणे गर 
षु सोमठाणा येथे सिमेट रस्ता पता 
तयार करणे 
एकूण ९९.०९ ८०.०० १९.०९ 
१०६) बीड | संत बाळुमामा तिर्थक्षेत्र, 
अंबाजोगाई, जि. बीड या 
देवस्थानाच्या विकासासाठी 
निधी मिळणबाबत. 
a सभामंडप ७३.८४ 
२ रस्ते व दुभाजक १४.४३ 
३ पाणी पुरवठा योजना ५.०० व र 
४ मंदिर परिसरात बाग करणे ७.५० 
षु शौचालय व स्नान गृह ६.९३ 
६ विद्युतीकरण ७.५० 
एकूण ११५.२० ४०.०० १५.०० 
१०७ ।मौ. जांभुळबेट ता. पुर्णा,जि. 
परभणी । परभणी येथील विकास कामे. 
शं प्रजीमा १५ ते गोळेगांव ग्रामा ८१ 
रस्त्याची सुधरणा करणे ०/० ते ९०.९५ 
१/२०० १५.०० ८०.४८ 
आकरिमिकता ४% ३.६३ 
लेबर विमा १% ०.९० 
एकूण ९५.४८ १५.०० ८०.४८ 
१०८) परभणी | प्रजीमा १५ ते मुंबर ग्रामा ८८ 
१ रस्त्याची सुधरणा करणे ०/० ते ७५.९१ 
१७४ १०.०० ६९.६९ 
आकरिमिकता ४% ३.०३ 
लेबर विमा १% ०.७५ 
एकूण ७९.६९ १०.०० ६९.६९ 
१०९) ताजुद्दिन बाबा वाकी दर्गा ते राष्ट्रीय 
नागपूर महामार्ग क्रमांक ४७ पोचमार्गाची bast ae 6 
सुधारणा मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण 
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एकूण २००.०० २५.०० ४०.०० 
११० । रायगड जिल्हयातील विकास 
रायगड ।कामे 
अलिबाग 
शिन नागाव समुद्र किनाऱ्याजवळ 
वाहनतळ बांधणे १९.९८ 
वाहनतळ बांधणे 
आक्षी बीच सुशोभिकरण करणे परर > a ५९.९४ 
आक्षी समुद्र किनाऱ्याजवळ न 
वाहनतळ बांधणे १९.९८ 
वाहनतळ बांधणे 
एकूण दु९.९४ दु९.९४ 
१११) खेड येथील भैरवनाथ मंदिराचा 
नाशिक |। विकास करणे ता. इगतपूरी 
aa भक्‍त निवास ३६.९८ 
२ पेव्हिंग ब्लॉक ५.४९ 
३ बाग व शोभिवंत रोपे 
लावण्यासाठी लाळ मातीचा १.५८ 
पुरवठा करणे 
४ बगीचा (लॉन) तयार करणे २.४८ 
षु वेगवेगळया प्रकारची शोभिवंत 
रोपे लावणे (खोदकाम करुन) ‘a | 
६ मोठ्या वृक्षांची लागवड करणे ०.१८ वर are 
9 वृक्ष व रोप लावण्यासाठी वाफे 
तयार करणे भवी 
८ मंदिर परिसरात सुशोभिकरण / 
रेखांकन ०.४० 
रेखांकन करणे 
९ जी.एस.टी. १८% ८.५४ 
| 9 विद्युतीकरण ११% ५.२१ 
Sie cae q आकस्मिकता 3% १.४२ 
एकूण | ६२.६० २०.०० uis.2e 
११२) ता. अकोले येथील भंडारदरा 
अहमदनगर | धरण परिसराची सुधारणा 
करणेबाबत. 
शि भंडारदरा ते wast रस्त्याचे 
पक्या गटरसह कॉक्रीटीकरण ३१६.३० ५०.०० ५०.०० 
करणे 
एकूण ३१६.३० ५०.०० ५०.०० 
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११३) जगदंबादेवी मंदिर राशिन ता. 
अहमदनगर | कर्जत येथील विकास कामे 
॥८ a | Toilet block १९.८० 
२ Maltiourpose hall ८४.३७ 
३ paving block १७.७९ 
:। street light १०.०० 
षु Drinking Water ५.०० ier Guise 
& Road ३०.८० 
Add 99 % for Electrification ११.१५ 
Add plumbing charges ५ % ५.२० 
Add % % for Conteingencies ७.२० 
ae Add for Architect Fees ४.६० 
एकूण १९५.६१ ४५.०० ७५.०० 
११४) धुळे | शिदखेडा शहरातील बुराई 
नदीकाठ परिसर सुशोभिकरण 
करणे 
| नदीकाठी ८३० मी लांबीची 
सिमेंट कॉक्रीटची संरक्षण भिंत ११६.४९ 
बांधणे 
जी.एस.टी. १२% १३.९७ ५०.०० ६०.०० 
आकरस्मिकता 3% ३.४९ 
8 Estiment Preparation 2% 2.32 
षु Technical sanction १% १.१६ 
एकूण १३७.४३ ५०.०० ६०.०० 
११५) धुळे | धुळे शहरातील ऐतिहासिक 
वास्तु (सरदार वल़भभाई पटेल 
गार्डन) टॉवर गार्डन परिसर 
सुशोभिकरण करणे 
शिंगी बगिचा  मुख्यप्रवेशव्दारासह 
संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे 
२ पाण्याच्या कारंजासह, sett 
थिएटर, योगा केंद, जॉगींग 
ट्रक, खुले ग्रंथालय, लहान का dese We: 
मुलांसाठी खेळण्याची जागा, न न न 
चौपाटी, हरित व्यायामशाळा 
इत्यादी 
३ प्रसाधनगृह बांधणे 
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8 बगीच्यासाठी बोरवेळ व नळ 
DAR 
4 बागबगीच्या तयार करणे 
६ इतर अनुषंगीक बाबी 
एकूण ४९९.०० ७५.०० २०.०० 
११६) श्री as Hasta पर्यटनांतर्गत 
जळगाव । विकास करणेबाबत. 
a en Main Building २१.८६ 
२ Water supply & sanitar 
pply y 9.38 
Arrangement ¢ % 
3 Internal Electrification २०.०० ३०.०० 
१०.१० 
charges ११% 
8 Compound wall & pavin 
p paving 90.39 
block 
एकूण ११९.६१ २०.०० ३०.०० 
११७) भडगांव ता. भडगांव, जि. 
जळगाव | जळगाव येथील श्री स्वामी समर्थ 
केंद्र परिसर व गिरणा नदी 
परिसरातील विकास कामे 
शकी पोच रस्ता, प्रवेशव्दार, संरक्षण 
भिंत पि यता 934.84 
: , स्नान घाट इ. 
२ सभामंडप, संत निवास, यज्ञ 
900,00 
शाळा, स्वच्छता गृह इ. 
३ परिसर सुशोभिकरण व विद्युत 
व्यवस्था ६.१४ ३०.०० ५०.०० 
व्यवस्था इत्यादी 
8 गार्डन लेडस्केपिंग ७.२४ 
५ विद्युतीकरण हाय मास्ट १०.५७ 
६ जी.एस.टी १२% ३१.१२ 
sp faa ६% १५.५६ 
एकूण ३०६.०८ ३०.०० ५०.०० 
११८) मायणी ता. खटाव येथील 
सातारा ।मातोश्री सरुताई चॅरीटेबल ट्रस्ट 
येथील कामे 
Sa भक्‍त निवास १९.७८ 
२ आकस्मिकता ३.४०% ०.६७ 
a १०.०० १५.९८ 
३ .एस.टी १८% ३.५६ 
४ विद्युतीकरण ९% १.७८ 
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षु एस क्यू.एम. ATA 1% 0.98 
एकूण २५.९८ 40,00 १५.९८ 


११९) श्री कान्होबा संस्था, AS ता 
यवतमाळ । आर्णी येथे सभामंडप हॉल, 
भक्‍त निवास स्वयपाक घर, 
शौचाळय बाथरुम, प्रदक्षणा 
मार्ग, रिकामे जागेत प्रव्हर 
ब्लॉक बसवणे व गार्डन तयार 
करणे, कान्होबा तलाव 
सौंदर्यीकरण /पिचींग/ पायऱ्या, 
मुख्य प्रवेशव्दाराचे गेट, 
पाण्याची टाकी 


900,00 १०.०० ३०.०० 


१२०) आपास्वामी संस्थान, पिपळनेर 
यवतमाळ | ता. आर्णी येथील कामे. सुरक्षा 
भिंत, मुख्य प्रवेशव्दार, 
सभामंडप, कीचन ss, Vex १००.०० १०.०० ३०.०० 
ब्लॉक बसविणे, पिण्याचे 
पाण्याची टाकी, भक्‍त निवास, 
मंदिराचे परिसराचे सौदर्यीकरण 


१२१) अंबोना तलाव, ता. उमरखेड, 
यवतमाळ । जि. यवतमाळ येथील विकास 


कामे 
| 9 | किचन फुड कोर्ट १००.३४ 
२ सार्वजनिक शौचालय १०८.२१ 
३ Tora] २४.८० 
४ जेटी २७.३४ 
4 तलाव सुशोभिकरण ८४.८७ 
नि लंडस्केपिंग ११.०१ १५.०० ७५.०० 
पार्कीग व पाथवे ३२.२१ 
अंतर्गत बाह्य विद्युतीकरण ११% ४२.७६ 
पाणीपुरवठा ५% १९.४४ 
| = Mee *| आर्कीस्टचर फी ४% १०.०४ 
lis oat od आकरस्मिकता 8% १८.०४ 


एकूण ४७९.०६ १५.०० 


१२२) मौजे अंबाळी, ता उमरखेड 

यवतमाळ । येथील विकास कामे 
शिळ oa धर्मशाळा बांधकाम १४३.६५ २५.०० ७५.०० 
पृष्ठ ५८ पैकी ४९ 
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२ सांस्कृतिक हॉलचे बांधकाम ३९.९२ 
३ GST 92 % 22.02 
४ इलेक्ट्रीफिकेडान ९% १६.५२ 
षु आकरिमिकता ४% ०.१८ 
एकूण २२२.२९ २५.०० ७५.०० 


१२३) ।करांडला आरोग्य विहार व 
नागपूर । निर्सग पर्यटन केंद्र खेडी ता. 
उमरखेड जि. नागपूर 


1. म्युझियम हॉल आणि महिला व ६८.९९ 
पुरुष प्रसाधनगृह 
कॅन्टींग/ भोजनगृह २४.८८ 
टुरिस्ट गेस्ट हाऊस २६.६३ 
संरक्षक भिंत २०.०० १००.०० ५०.०० 
4 अंतर्गत विद्युतीकरण ९% १२.६४ 
६ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ८ % ११.२४ 
जी.एस.टी. १२% १६.८६ 
आकस्मिकता ४% ५.६२ 
एकूण १६:७६ १००.०० ५०.०० 


१२४  । प्ररामा-५ ते अजिठा लेणीकडून 
औरंगाबाद | अजिंठा गावातून पारोच्या 


समाधीकडे जाणाऱ्या ३ कि.मी 3. ee nee 
रस्त्याचे बांधकाम करणे 
१२५) वर्धा | नवशक्ती अंबिका भक्तीधाम 
संस्थान, मौजा-बोपापूर 
(वाणी)ता. देवळी, जि. वर्धा या 
पर्यटनस्थळाचा विकास 
करण्यासाठी 
नग ी Bhakt Niwas 922.69 
Dinning & Kitchen ७२.१४ 
Parking, | pathways & ३८.१२ 
Landscaping 30,00 ५०.०० 
“1 Electrification २८.९५ 
षु Add ४% Contingencies १०.४७ 
६ Add 8% Architects Charges १०.४७ 
एकूण २८२.७६ ३०.०० ५०.०० 
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१२६) वर्धा | नाचणगांव 
भोसलेकाळीन सराय (किल्लो) 


येथील 


चा विकास 

| asl जुन्या बांधकामाची देखभाल ३५.०० 

२ वॉल कंपाऊंड ३०.०० 

३ पदपथ आणि स्टोन पेव्हींग ४६.०० 

४ लंड स्केपींग १५.०० 

षु प्रवेशद्वार आणि theca ८.९ ३०.०० ६०.०० 
न शिल्पकला आणि स्मारके ११.०० 

७ विद्युतीकरण आणि प्लंबींग २०.०० 

८ मुलांचे साहित्य ३.५ 

९ संकीर्ण कामे ५.५ 


एकूण १७५.०० ३०.०० ६०.०० 


१२७ वर्धा | नाचणगांव येथील पुरातन 
काळीन इसामाता मंदिर 


सभागृहाचा विकास 
।___१____| बहुउद्देशिय सभागृह २५.७५ 
२ प्रसाधन गृह ५.५० 
3 मंदिर विकास २४.७० 
४ BS स्केपींग ४.०० 
षु प्रवेशद्वार आणि फब्रीकेडान २.५० क fees 
नि पदपथ ८.५० 
७ विद्युतीकरण आणि प्लंबींग ७.२२ 
कंपाऊंड वॉल ५.७५ 
संकीर्ण कामे २.२१ 
== ae | आकरस्मिकता निधी 4% ४.३० 
एकूण ९०.४३ २०.०० ७०.४३ 
१२८) वर्धा | कोटेश्वर तालुका देवळी येथील 
कोटेश्वर मंदिर ते थाटेश्वर मंदिर 
यांना जोडणाऱ्या केबल 
संस्पेडेबळ सेतुचे बांधकाम 
करणे 
| केबळ  संस्पेडेबळ  सेतुचे 
बांधकाम र णी 
आकरिमिकता ४% ३९.२१ 
संगणकौकरण ५०.०० (9५.०० 
संगणकौकरण२% ७.८४ 
स्ट्रीट लाईट १०.०० 
षु विमा१% ३.९२ 


पृष्ठ ५८ पैकी ५१ 
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एकूण ४५३.०७ ५०.०० ७५.०० 
१२९) वर्धा | श्री लक्ष्मीनारायण मुरलीधर 
आणि आबाजी महाराज 
देवस्थान संस्थान सोनेगांव 
(आबाजी), ता. देवळी, जि. वर्धा 
येथील विकास कामे. 
ee Multiporpose hall 293.89 
2 Toilet Block १९.७७ 
3 hways & Landscaping २४.४९ Bebe ee 
° Electrification ९% 23.23 
षु Add 3% contingencies ८.४४ 
& Add 3% Architects charges ८.४४ 
एकूण २९८.२८ ३०.०० २०.०० 
एकूण सन २०१७-१८ ९०९३.१५ ६४५.०० २०३०.७८ 
सन २०१८-१९ 
१३०) श्री क्षेत्र उध्दव महाराज मंदिर 
नाशिक | परिसर, मुल्हेर ता. बागलाण, 
जि. नाशिक (शेड, शौचालय, २२१.३२ ३०.०० ६०.०० 
पाण्याची टाकी व पेव्हींग ब्लॉक 
बसविणे) 
१३१) वैजनाथ महादेव मंदिर, देवघट 
नाशिक ।ता. मालेगांव येथील विकास 
कामे 
बिळे बळ भक्‍त निवास ४४.४८ 
२ पुरुष व महिला शौचालय ३१.१४ 
3 सभामंडप ५५.५६ 
४ पार्कींग as ११.६५ 
षु पेव्हींग ब्लॉक १६.४७ 
द प्रवेशव्दार ५.०० 
सभामंडप विस्तार करणे ६.०० २५.०० ४०.०० 
घाट बांधकाम ९.६० 
जमिन सपाटीकरण ५.०० 
| ao | विद्युतीकरण २०.३४ 
| होती. | आकर्मिकता ७.४० 
१२ जी.एस.टी २२.१९ 
१३ स्ट्रीट लाईट ५.०० 
एकूण २३९.८३ २५.०० ४०.०० 


पृष्ठ ५८ पैकी ५२ 


कडा 
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१३२) धुळे 


ठिदखेडा नगर 
शिंदखेडा ता. शिदखेडा, 
जि.धुळे प्रादेशिक पर्यटन 
विकास योजनेंअंतर्गत 
शहरातील बी.के.देसले नगर 
खुल्या जागेत नाना-नानी 
उद्यान बांधकाम करणे 


पंचायत, 


६६.२५ 


३०.०० 


२५.०० 


एकूण 


६६.२५ 


३०.०० 


२५.०० 


१३३) धुळे 


दोंडाईचा येथे पर्यटकांसाठी 
रेल्वे स्थानक व बसस्थानक 
जवळ फूट स्ट्रीट प्रकल्प 
राबविणे 


दोंडाईचा नगरपरिषद अंतर्गत 
पर्यटकांसाठी रेल्वे स्थानक 
परिसरात विविध सुविधा, फूड 
स्ट्रीट बांधणे 


२३२६.७५ 


दोंडाईचा नगरपरिषद हद्दीतील 
बसस्थानक परिसरात 
पर्यटकांकरीता विविध सुविधा 
तसेच सौंदर्यीकरण करणे 


93¢.40 


२६५.०० 


२००.३२ 


एकूण 


४६५.३२ 


२६५.०० 


२००.३२ 


938) धुळे 


दोडाईचा येथे सारंगखेडा 
पर्यटन स्थळाकडे जाण्यासाठी 
दादावाडी परिसरात 
पर्यटकांकरीता राजपथ निर्मिती 
व अनुषंगिक कामे करणे 


दोडाईचा दादावाडी परिसरात 
पर्यटकांकरीता राजपथ निर्मिती 
व अनुषंगिक कामे करणे 


२७१.७५ 


दोंडाईचा नगरपरिषद हद्दीतील 
पर्यटकांकरीता सौंदर्यीकरण 
कामासाठी डिव्हायडरचे 
बांधकाम व अंतर्गत 
सुशोभिकरण करणे 


६२.७० 


दोडाईचा नगरपरिषद हद्दीतील 
पर्यटकांकरीता बागकाम व 
स्वच्छतागृह बांधणे 


५८.०२ 


१९२.४७ 


200,00 


एकूण 


३९२.४७ 


१९२.४७ 


200,00 
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१३५) धुळे 


डाईचा येथे पर्यटकांसाठी 
फाऊंटन, म्युरळ (शिल्प) 
सौंदर्यीकरण अनुषंगिक कामे 
करणे 


दोंडाईचा नगरपरिषद परिसरात 
सौंदर्यीकरण अंतर्गत पथदिप व 
चौक विकसित करणे व 
अनुषंगिक कामे करणे, 
फाऊंटन, म्युरळ (शिल्प) व 
अनुषंगिक कामे करणे 


३२३९.७९ 


१५५.०० 


१८४.८९ 


एकूण 


३३९.७९ 


१५५.०० 


१८४.८९ 


१३६) धुळे 


दोंडाईचा नगरपरिषद अंतर्गत 
पर्यटकांसाठी टुरिस्ट स्ट्रीट 
तयार करणे व 
जलनिस्सारणासाठी अनुषंगिक 
कामे करणे 


दोंडाईचा नगरपरिषद अंतर्गत 
पर्यटकांसाठी टुरिस्ट स्ट्रीट 
तयार करणे व 
जलनिस्सारणासाठी अनुषंगिक 
कामे करणे 


४४२.७२ 


२४२.०० 


२००.७२ 


एकूण 


४४२.७२ 


२४२.०० 


२००.७२ 


१३७) 
जळगाव 


जामनेर तालुक्यातील गारखेडा 
येथील पुरातन श्रीराम मंदिर 
परिसराचा विकास करणेबाबत 


सभामंडप 


१२३४.०६ 


इमारत व रस्त्याच्या बाजूने 
गटार बांधकाम 


पेव्हर ब्लॉक 


काँक्रीट रस्ता 


रिटेनिंग वॉल 


UT op 


जमिन सपाटीकरण आणि 
बागबगीचा 


८६.४८ 


कंपाऊड वॉल 


जी.एस.टी. १२% 


२६.४६ 


| 


आकस्मिकता ४% 


८८.८२ 


३०.०० 


४५.०० 
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शिळ ळे भाववाढ १% २२.०५ 
एकूण २७७.८७ ३०.०० ४५.०० 
१३८) करांडला निसर्ग वेलनेस सेंटर 
नागपूर । व साहसी पर्यटन केंद्र, खेडी, 
ता. उमरेड, जि. नागपूर येथील 
विकास कामे 
1 | wellness center cottage 
; ९४.९४ 
with furniture (Guest house) 
2 Recreational Resident 
२५.३८ 
Therapy centre & Lab 
3 Yoga of Meditation Hall for 
न ५२.६५ 
Residents 
° Jaltaran center 39.94 
षु Water park (Min) 34.00 
& Adventure park १८.०० 
Land Development / 
Lanscaping (udhyan २०.०० 
shusobhikaran) 
५०.०० 900,00 
८ Tourism House  (Sahasi 
| ३६.४५ 
Niwas) 
र Internal road / Paving Block 
४५.०० 
/ Boundary wall 
i; _ “fer | Guard room and Gate ७.०० 
_ Internal and external 
electrification (on building 29.23 
proper) & % 
१२ external water supply & 
ं pply २१.९३ 
sanitary ६% 
93 GST १२% ४९.१३ 
१४ Contingencies charges ५ % २०.४७ 
एकूण ४७९.०३ ५०.०० १००.०० 
१३९) हिवर्डी ता. जालना येथील राम 
जालना | मंदिर परिसरातील विकास 
कामे 
—_— aaa संरक्षक भिंत २०.०० 
२ प्रवेशव्दार बांधकाम २०.०० 
7 १५.०० १००,०० 
3 भुमिगत गटार बाधकाम २४.९८ 
४ परिसर सुधारणा व गार्डन २०.०० 


पृष्ठ ५८ पैकी ५५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र.४८५/जिल्हा स्पिलओव्हर/ पर्यटन 


षु सिमेट रस्ता बांधकाम २०.०० 
६ पेव्हर ब्लॉक बसविणे १९.९८ 
sen 928.8 १५.०० गा 
१४०) दत्त मंदिर, ढाकेफळ, ता. 
जालना । जालना  येथीळ मंदिर 
परिसरातील विकास कामे 
— | पार्किंग होड बांधकाम १९.९६ 
२ सिमेट रस्ता बांधकाम १९.९९ 
३ भुमिगत गटार बांधकाम १९.९८ १५.०० : 
४ भक्‍त निवास बांधकाम ३९.९३ ic 
षु परिसर सुधारणा व गार्डन १९.९९ 
& कंपाऊड वॉल बांधकाम १९.९८ 
एकूण १३९.८३ १५.०० ५०.०० 
एकूण सन २०१८-१९ ३१८९.३९ १०४९.४७ १२०५.९३ 
एकूण सर्व स्पिलओव्हर |  ३३१८८.९० २९१०२.०९ ६८३६.०२ 


२. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दि.१/४/२०१९ व शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक 
८/७/२०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत असून या परिपत्रकामधील प्रत्येक अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


3. तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१/४/२०१९ व 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८/७/२०१९ च्या 
परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अटीव शर्ती - 


Ee) 
— 


दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


ष्ट 


वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 


कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 


यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


as 


तात्काळ पूर्ण करावीत. 


नी 


यावेत. 


Cc 
eS 
~~ 


मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च 39 मार्च, २०२० पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
पर्यटन विभागाने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक लावण्यात 


ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 


अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ५८ पैकी ५६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र.४८५/जिल्हा स्पिलळओव्हर/ पर्यटन 


पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवऱ्यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अज्ञा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


Go 


~— 


११ 


~ 


सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून 
होणा-या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन 
संचालनालयास / महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास न चुकता सादर करावीत. तसेच 
काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न 
चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास / महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास सादर 
करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक 
अनुदान" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात 
आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन संबंधितांना 
वितरीत करण्याकरीता संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
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शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र.४८५/जिल्हा स्पिलओव्हर/ पर्यटन 
संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर 
कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दि.१/४/२०१९ व झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक 
८/७/२०१९ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिळा, उप विभाग एक अ.क्र.२७ नियम 
क्र. १४९ प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१९०९१११२००१५११२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by Ramesh Jayaram Kadam 


Date: 2019.09.16 20:49:31 +05'30' 
(र.ज.कदम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, पुणे, कोल्हापूर, यवतमाळ, नाशिक, अमरावती, चंद्रपूर, लातूर, रत्नागिरी, 
अहमदनगर जळगाव, सातारा, बीड, उस्मानाबाद, ठाणे, नागपूर, वर्धा, पालघर, रायगड, जालना, 
धुळे, सांगली, परभणी, वाशिम, बुलडाणा, गोंदिया, भंडारा, औरंगाबाद. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे, कोल्हापूर, यवतमाळ, नाशिक, अमरावती, चंद्रपूर, लातूर, 
रत्नागिरी, अहमदनगर जळगाव, सातारा, बीड, उस्मानाबाद, ठाणे, नागपूर, वर्धा, पालघर, 
रायगड, जालना, धुळे, सांगली, परभणी, वाशिम, बुलडाणा, गोंदिया, भंडारा, औरंगाबाद. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, कोल्हापूर, यवतमाळ, नाशिक, अमरावती, चंद्रपूर, लातूर, 
रत्नागिरी, अहमदनगर जळगाव, सातारा, बीड, उस्मानाबाद, ठाणे, नागपूर, वर्धा, पालघर, 
रायगड, जालना, धुळे, सांगली, परभणी, वाशिम, बुलडाणा, गोंदिया, भंडारा, औरंगाबाद. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


Cc 40 A WO 
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